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13 Απριλίου 2007 


ΔΙ ΑΚΗΡΥΞΕ ΙΣ 

(ΐ) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ 

Ο Δήμαρχος Μελιβοίας διακηρύσσει τη με ανοικτή δη¬ 
μοπρασία και με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης (άρθρο 
4 παράγραφος 4.β του ν. 1418/1984 και άρθρο 7 του π.δ. 
609/1985) επιλογή αναδόχου, σύμφωνα με το ν. 1418/1984, 
τα εκτελεστικά του διατάγματα και το ν. 3263/2004 
όπως αυτά ισχύουν σήμερα, για την κατασκευή του 
έργου «Αποκατάσταση Χώρων Διάθεσης Αποβλήτων 
(ΧΑΔΑ) του Δήμου Μελιβοίας» προϋπολογισμού δημο- 
πράτησης 282.000,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 
(Προϋπολογισμός για καθορισμό πτυχίων 233.467,25, για 
αναθεώρηση 3.507,55 και για Φ.Π.Α. 45.025,21). 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου 
την Τρίτη 8.5.2007 με ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 
10:00 π.μ. από την επιτροπή του διαγωνισμού. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο Μ.Ε.ΕΠ. του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Α2 τάξη και άνω με την ισχύ των κατώτα- 
των ορίων για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 
της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. όπου τηρούνται επίστμοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με αυτή του ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 


έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς ανα¬ 
θεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρα¬ 
σία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α2 του ΜΕΕΠ για έργα κατηγο¬ 
ρίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του 
άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι απο¬ 
κλειστικά η χαμηλότερη τιμή. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατα¬ 
τεθούν από κάθε διαγωνιζόμενο εγγυητικές επιστολές 
συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του 
προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση 
και Φ.Π.Α., ήτοι στο ποσό των 4.669,00 ΕΥΡΩ, που θα 
απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή και θα παρέχο¬ 
νται όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του π.δ. 
609/1985. Εφόσον ο προσφέρων / διαγωνιζόμενος είναι 
κοινοπραξία εργοληπτικών επιχειρήσεων, οι εγγυήσεις 
θα είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας. 
Οι εγγυητικές επιστολές, θα είναι χωρίς χρονικό περι¬ 
ορισμό ισχύος ή θα ισχύουν το λιγότερο για διάστημα 
επτά (7) μηνών, από την ημερομηνία δημοπράτησης. 
(Αρθρο 23 του π.δ. 609/1985 ότι ως ισχύει). 

Εργοδότης - Κύριος του Έργου - Αναθέτουσα Αρχή 
- Φορέας Κατασκευής του Έργου - Προϊστάμενη Αρχή 
είναι ο Δήμος ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ με έδρα Σωτηρίτσα ταχ. κωδ. 
40003 τηλ. 2494051139 ίαχ 2494051722 όπου ο διαγωνι- 
ζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα 
καταθέσουν τα ένδικα μέσα που ενδεχομένως ασκήσουν 
κατά το στάδιο της δημοπράτησης. 

Γ ια την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η πα¬ 
ροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά την παρ. 1 του 
άρθρου 4 του ν. 3263/2004, που ανέρχεται σε ποσο¬ 
στό 5% επί του προϋπολογισμού του έργου, χωρίς τα 
κονδύλια της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 
11.673,00 Ευρώ. 

Σε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που προ- 
σέφερε στο διαγωνισμό ο ανάδοχος είναι μεγαλύτερο 
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του ορίου του 12%, υποχρεούται να προσκομίσει για την 
υπογραφή της σύμβασης επιπλέον πρόσθετη εγγύηση 
καλής εκτέλεσης, σύμφφνα με τα οριζόμενα στην πα- 
ράτραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο κατά 80% από 
την Ε.Ε. (Ε.Τ.Π.Α.) και κατά 20% από Εθνικούς πόρους 
μέσω του Γ' με συνολική εγκεκριμένη πίστωση έντα¬ 
ξης ποσού 282.00,00 € και υπόκειται στις κρατήσεις 
που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομέ- 
νης και της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 3-37 
του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α' 137/24.8.1993). Η δε διαχείριση 
των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολουθεί τις προβλέ¬ 
ψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 8 παρ. 3 ν. 
1418/1984, όπως ισχύει μετά την αντικατάστασή της με 
την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3481/2006), εφόσον η 
δυνατότητα χρησιμοποίησής τους αναφερθεί ρητά και 
στη σύμβαση. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζε¬ 
ται σε εκατόν πενήντα (150) ημέρες από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης όταν Διευθύνουσα Υπηρεσία 
του έργου δεν είναι η Τ.Υ.Δ.Κ. (άρθρα 3 και 20 του π.δ. 
171/1987). Στην περίπτωση που Διευθύνουσα Υπηρεσία 
είναι η Τ.Υ.Δ.Κ., αντίγραφο της σύμβασης κοινοποιείται 
υποχρεωτικά σ’ αυτή μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες από 
την υπογραφή της, οπότε οι συμβατικές προθεσμίες 
εκτέλεσης αρχίζουν από τη μέρα πρωτοκόλλησης της 
σύμβασης στο σχετικό βιβλίο της Περιφέρειας. Αν η 
πρωτοτοκόλληση δε γίνει μέσα στην προθεσμία των 
δεκαπέντε ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, 
τότε οι συμβατικές προθεσμίες αρχίζουν με την εκπνοή 
της δεκαπενθήμερης προθεσμίας (παραγρ. 2 του άρ¬ 
θρου 7 του π.δ. 171/1987). 

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, 
το οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την 
προσφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης 
διατίθενται μέχρι και την Πέμπτη 3.5.2007, από τα γρα¬ 
φεία του Δήμου με την καταβολή 70 ευρώ από όπου 
οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και των 
υπόλοιπων στοιχείων (μελετών, ερευνών κλπ.) κατά τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυ¬ 
δρομικούς τα στοιχεία της δημοπρασίας, εφόσον προη¬ 
γουμένως έχουν εμβάσει στο Δήμο, πέραν της δαπάνης 
της προηγούμενης παραγράφου και τη δαπάνη για την 
ταχυδρομική αποστολή στον ενδιαφερόμενο. Ο Δήμος 
αποστέλλει τα τεύχη δημοπράτησης μέσω των Ελληνι¬ 
κών Ταχυδρομείων με την ταχύτερη δυνατή Υπηρεσία 
αποστολής που διαθέτουν. Στην περίπτωση που οι εν¬ 
διαφερόμενοι επιλέξουν ιδιωτικές εταιρείες μεταφοράς 
αλληλογραφίας - δεμάτων κ.λπ., ο Δήμος παραδίδει στις 
εταιρείες αυτές τα τεύχη δημοπράτησης. Και στις δύο 
περιπτώσεις ο Δήμος δε φέρει καμία ευθύνη για την 
έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο. 

Η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυ¬ 
ρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, χωρίς να 
αποκλείεται η μερική επανάληψη της διαδικασίας του 
διαγωνισμού από οποιοδήποτε σημείο σε περίπτωση 
λάθους ή παράλειψης σύμφωνα με το άρθρο 2 του 
ν. 3263/2004. 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό (υποβολή προσφοράς) 
αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλή¬ 
ρη γνώση της διακήρυξης αυτής και των λοιπών τευχών 
δημοπράτησης, της νομοθεσίας «Περί Εκτελέσεως Δη¬ 


μοσίων Έργων» όπως αυτή ισχύει σήμερα και γνωρίζει 
πλήρως τις τοπικές συνθήκες του έργου. 

Η προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγω¬ 
νισμό, για ενενήντα (90) ημέρες από την ημερομηνία 
λήξης υπρβολής των προσφορών. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης της διακήρυξης αυτής βα¬ 
ρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο 
λογαριασμό πληρωμής του έργου. 

Σωτηρίτσα, 11 Απριλίου 2007 
Ο Δήμαρχος 

ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΚΟΥΝΤΑΡΑΣ 

-♦- 

( 2 ) 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΙΒΑΔΙΟΥ 

Ο Δήμαρχος ΛΙΒΑΔΙΟΥ διακηρύσσει τη με ανοικτή 
δημοπρασία και με επιμέρους ποσοστά έκπτωσης 
(άρθρο 4 παράγραφος 4.β του ν. 1418/1984 και άρθρο 
7 του π.δ. 609/1985) επιλογή αναδόχου, σύμφωνα με 
το ν. 1418/1984, τα εκτελεστικά του διατάγματα και το 
ν. 3263/2004 όπως αυτά ισχύουν σήμερα, για την κα¬ 
τασκευή του έργου «ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ 
Δ.Δ. ΔΟΛΙΧΗΣ ΔΗΜΟΥ ΛΙΒΑΔΙΟΥ» προϋπολογισμού δη¬ 
μοπράτησης 431.970,00 ευρώ με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 
(προϋπολογισμός για καθορισμό πτυχίων 358.742,34 για 
αναθεώρηση 4.257,66 για Φ.Π.Α. 68.970,00). 

Η δημοπρασία θα διεξαχθεί στα γραφεία του Δήμου 
την Τρίτη 8.5.2007 με ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 
10:00 π.μ. από την επιτροπή του διαγωνισμού. Αν για 
οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία την 
προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν αλλά 
δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί την Τρί¬ 
τη 15.5.2007 με ώρα λήξης επίδοσης προσφορών 10:00 
π.μ. στα γραφεία του Δήμου. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Ελληνικό Μητρώο Μ.Ε.ΕΠ. του 
Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Α2 τάξη και άνω με την ισχύ των κατώτα- 
των ορίων για έργα κατηγορίας ΟΙΚ και Α2 τάξη και 
άνω για έργα κατηγορίας Η/Μ. 

β. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή 
της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. όπου τηρούνται επίσημοι κατάλογοι 
αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι εγγεγραμ¬ 
μένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία αντίστοιχη 
με αυτή του Ελληνικού Μητρώου Μ.Ε.ΕΠ. 

γ. Προερχόμενες από κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή της Σ.Δ.Σ. του Π.Ο.Ε. όπου δεν τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον απο- 
δεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει παρόμοια ποιοτικά και 
ποσοτικά έργα με το δημοπρατούμενο. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
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π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς ανα¬ 
θεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρα¬ 
σία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α1 του ΜΕΕΠ για έργα κατηγο¬ 
ρίας Η/Μ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του άρθρου 
16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση ορίου λόγω 
κοινοπραξίας). 

5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι απο¬ 
κλειστικά η χαμηλότερη τιμή. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό πρέπει να κατα¬ 
τεθούν από κάθε διαγωνιζόμενο εγγυητικές επιστολές 
συμμετοχής, που ανέρχονται σε ποσοστό 2% επί του 
προϋπολογισμού της υπηρεσίας, χωρίς αναθεώρηση 
και ΦΠΑ, ήτοι στο ποσό των 7.175,00 ΕΥΡΩ, που θα 
απευθύνονται στην Αναθέτουσα Αρχή και θα παρέχο¬ 
νται όπως ορίζεται στην παρ. 1 του άρθρου 23 του π.δ. 
609/1985. Εφόσον ο προσφέρων / διαγωνιζόμενος είναι 
κοινοπραξία εργοληπτικών επιχειρήσεων, οι εγγυήσεις 
θα είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της κοινοπραξίας. 
Οι εγγυητικές επιστολές, θα είναι χωρίς χρονικό περι¬ 
ορισμό ισχύος ή θα ισχύουν το λιγότερο για διάστημα 
επτά (7) μηνών, από την ημερομηνία δημοπράτησης. 
(Άρθρο 23 του π.δ. 609/1985 όπως ισχύει). 

Εργοδότης - Κύριος του Έργου - Αναθέτουσα Αρχή 
- Φορέας Κατασκευής του Έργου - Προϊστάμενη Αρχή 
είναι ο Δήμος ΛΙΒΑΔΙΟΥ με έδρα το Λιβάδι ταχ. κωδ. 
40002 τηλ. 24930 41217 ΐαχ 24930 41121 όπου οι διαγωνι- 
ζόμενοι θα απευθύνουν την αλληλογραφία τους και θα 
καταθέσουν τα ένδικα μέσα που ενδεχομένως ασκήσουν 
κατά το στάδιο της δημοπράτησης. 

Γ ια την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή 
εγγύησης καλής εκτέλεσης κατά την παρ. 1 του άρθρου 
4 του ν. 3263/2004, που ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 
του προϋπολογισμού του έργου, χωρίς τα κονδύλια της 
αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., ήτοι ποσού 17.938 Ευρώ. 

Σε περίπτωση που το ποσοστό έκπτωσης που προ- 
σέφερε στο διαγωνισμό ο ανάδοχος είναι μεγαλύτερο 
του ορίου του 12%, υποχρεούται να προσκομίσει για την 
υπογραφή της σύμβασης επιπλέον πρόσθετη εγγύηση 
καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην πα¬ 
ράγραφο 2 του άρθρου 4 του ν. 3263/2004. 

Το έργο είναι συγχρηματοδοτούμενο κατά 75% από 
πόρους του Ε.Τ.Π.Α. ή Ε.Γ.Τ.Π.Ε. της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
και κατά 25% από Εθνικούς πόρους, μέσω του Γ' Κ.Π.Σ. 
/ ΠΕΠ Θεσσαλίας / Ε.Π. Α.Α.-Α.Υ και υπόκειται στις κρα¬ 
τήσεις που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμ- 
βανομένης και της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 
34-37 του ν. 2166/1993 (ΦΕΚ Α' 137/24.8.1993). 

Η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών θα ακολου¬ 
θεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 
8 παρ. 3 ν. 1418/1984, όπως ισχύει μετά την αντικατάστα¬ 
σή της με την παρ. 1 του άρθρου 4 του ν. 3481/2006), 
εφόσον η δυνατότητα χρησιμοποίησής τους αναφερθεί 
ρητά και στη σύμβαση. 

Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται 
σε ΤΡΙΑΚΟΣΙΕΣ ΕΞΗΝΤΑ (360) ημέρες από την ημέρα 
υπογραφής της σύμβασης όταν Διευθύνουσα Υπηρεσία 


του έργου δεν είναι η Τ.Υ.Δ.Κ. (άρθρα 3 και 20 του π.δ. 
171/1987). Στην περίπτωση που Διευθύνουσα Υπηρεσία 
είναι η Τ.Υ.Δ.Κ., αντίγραφο της σύμβασης κοινοποιείται 
υποχρεωτικά σ’ αυτή μέσα σε δεκαπέντε (15) μέρες από 
την υπογραφή της, οπότε οι συμβατικές προθεσμίες 
εκτέλεσης αρχίζουν από τη μέρα πρωτοκόλλησης της 
σύμβασης στο σχετικό βιβλίο της Περιφέρειας. Αν η 
πρωτοκόλληση δε γίνει μέσα στην προθεσμία των δε¬ 
καπέντε ημερών από την υπογραφή της σύμβασης, τότε 
οι συμβατικές προθεσμίες αρχίζουν με την εκπνοή της 
δεκαπενθήμερης προθεσμίας (παραγρ. 2 του άρθρου 7 
του π.δ. 171/1987). 

Το σφραγισμένο έντυπο Οικονομικής Προσφοράς, το 
οποίο θα συμπληρώσουν οι διαγωνιζόμενοι για την προ¬ 
σφορά τους, καθώς και τα τεύχη δημοπράτησης διατίθε¬ 
νται μέχρι και την προηγούμενη Δευτέρα 7.5.2007 και αν 
αυτή είναι αργία, η προηγούμενη εργάσιμη, από τα γραφεία 
του Δήμου με την καταβολή 30,00 ευρώ από όπου οι ενδι¬ 
αφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση και των υπόλοιπων 
στοιχείων (μελετών, ερευνών κ.λπ.) κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες (πληρ. Γκόλτσιος Αθανάσιος). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν και ταχυ¬ 
δρομικούς τα στοιχεία της δημοπρασίας, εφόσον προη¬ 
γουμένως έχουν εμβάσει στο Δήμο, πέραν της δαπάνης 
της προηγούμενης παραγράφου και τη δαπάνη για την 
ταχυδρομική αποστολή στον ενδιαφερόμενο. Ο Δήμος 
αποστέλλει τα τεύχη δημοπράτησης μέσω των Ελληνι¬ 
κών Ταχυδρομείων με την ταχύτερη δυνατή Υπηρεσία 
αποστολής που διαθέτουν. Στην περίπτωση που οι εν¬ 
διαφερόμενοι επιλέξουν ιδιωτικές εταιρείες μεταφοράς 
αλληλογραφίας - δεμάτων κ.λπ., ο Δήμος παραδίδει στις 
εταιρείες αυτές τα τεύχη δημοπράτησης. Και στις δύο 
περιπτώσεις ο Δήμος δε φέρει καμία ευθύνη για την 
έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο. 

Η Προϊσταμένη Αρχή αποφασίζει και εγκρίνει ή ακυ¬ 
ρώνει το αποτέλεσμα της δημοπρασίας, χωρίς να 
αποκλείεται η μερική επανάληψη της διαδικασίας του 
διαγωνισμού από οποιοδήποτε σημείο σε περίπτωση 
λάθους η παράλειψης σύμφωνα με το άρθρο 2 του 
ν. 3263/2004. 

Η συμμετοχή στο διαγωνισμό (υποβολή προσφοράς) 
αποτελεί τεκμήριο ότι ο διαγωνιζόμενος έχει λάβει πλή¬ 
ρη γνώση της διακήρυξης αυτής και των λοιπών τευχών 
δημοπράτησης, της νομοθεσίας «Περί Εκτελέσεως Δη¬ 
μοσίων Έργων» όπως αυτή ισχύει σήμερα και γνωρίζει 
πλήρως τις τοπικές συνθήκες του έργου. 

Η προσφορά δεσμεύει τον συμμετέχοντα στο διαγω¬ 
νισμό, για διάστημα έξι (6) μηνών από την ημερομηνία 
υποβολής των προσφορών. 

Τα έξοδα της δημοσίευσης της διακήρυξης αυτής βα¬ 
ρύνουν τον Ανάδοχο και εισπράττονται με τον πρώτο 
λογαριασμό πληρωμής του έργου. 

Λιβάδι, 10 Απριλίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΑΛΑΝΗΣ 
-♦- 

(3) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑ ΔΡΑΜΑΣ 
ΔΗΜΟΣ Κ. ΝΕΥΡΟΚΟΠΙΟΥ 

Αριθμ. 5983 

1. Ο Δήμαρχος Κ. Νευροκοπίου, προκηρύσσει ανοιχτό 
διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου «ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΑΠΟ 
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ΝΟΤΙΑ ΕΩΣ ΒΟΡΕΙΟΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΙΣΟΔΟ ΝΕΥΡΟΚΟΠΙ- 
ΟΥ» με προϋπολογισμό 1.345.000,00 € (χωρίς Φ.Π.Α.) 

Το έργο συντίθεται από ττς ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

α) Κατηγορία Οδοποιίας, με προϋπολογισμό 
785.635,83 €. 

β) Κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικών, με προϋπολο¬ 
γισμό 57.702,35 €. 

γ) Κατηγορία Υδραυλικών, με προϋπολογισμό 
435.630,93 €. 

(Συμπεριλαμβάνονται δσπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ 
και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας (Αγίου 
Δημητρίου 23 - Κ. Νευροκόπι), μέχρι τις 3 Μα'ΐου 2007 
ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ. Η διακήρυξη του έργου 
έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο από τον υπουργό 
ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 25230-22952, 22951, ΡΑΧ 
επικοινωνίας 25230-21039, 23210, αρμόδιοι υπάλληλοι για 
επικοινωνία Φρούστος Α. Κωνσταντίνος, Καραγαϊτάνη 
Γιαννούλα, Χατζηστεφάνου Σ. Κωνσταντίνος. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 8 Μα'ΐου 2007, 
ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι με επιμέρους προσφορά έκπτωσης 
κατά το άρθρο 7 του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

4.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν: 

• Στην 2η ως 3η τάξη εκτός νομού και 2η ως 4η τάξη 
εντός νομού για έργα κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ και 

• Στην ΑΤ τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΗΛΕ- 
ΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ και 

• Στην 1η τάξη και άνω για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥ¬ 
ΛΙΚΩΝ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

4.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγο¬ 
ρία) και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
θα συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό 
όχι μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

4.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης 


στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπο¬ 
λογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει 
και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία 
εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογι¬ 
σμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον 
δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋ¬ 
πολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4.4 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη 1η τάξη του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα 
κατηγορίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 
42 του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθ¬ 
μιση ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

4.5 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε με¬ 
μονωμένα είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 25.641,00 ΕΥΡΩ και 
ισχύ τουλάχιστον τριακοσίων (300) ημερών, μετά την 
ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύ¬ 
ος των προσφορών είναι διακόσιες εβδομήντα (270) 
ημέρες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το Περιφερειακό 
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Α.Μ.-Θ. με ποσοστό χρημα¬ 
τοδότησης 75% από το Ε.Γ.Τ.Π.Ε. και 25% από Εθνική 
δαπάνη (αριθμός ΣΑΕ 2006ΕΠ03130240). Προκαταβολή 
δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Κ. Νευροκοπίου. 

Κ. Νευροκόπι, 5 Απριλίου 2007 
Ο Δήμαρχος 

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 

-♦- 

(4) 

ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ 

Αριθμ. 2658 

Ο Δήμαρχος ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ προκηρύσσει Δημόσιο 
Ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό, με το σύστημα δημο¬ 
πρασίας «προσφορά επί μέρους ποσοστών έκπτωσης 
κατά ομάδες τιμών με έλεγχο ομαλότητας» και κριτήριο 
ανάθεσης της σύμβασης τη χαμηλότερη τιμή, για την 
ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: 

«ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΒΑΦΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΔΡΟ¬ 
ΜΩΝ ΕΚΤΟΣ ΠΟΘΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΑΣ ΚΑΛΥΜΝΟΥ», 

προϋπολογιζόμενης συνολικής δαπάνης κατά τη μελέ¬ 
τη: 59.400,00 € (συμπεριλαμβανομένης της αναθεώρησης 
και του Φ.Π.Α.), σύμφωνα με το άρθρο 7 του π.δ. 609/1985 
περί «Κατασκευής ΔημοσίωνΈργων», εκτελεστικού του 
ν. 1418/1984 «Δημόσια Έργα και ρυθμίσεις συναφών θε¬ 
μάτων», όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του και τη 
συμπλήρωσή του από τους νόμους 2229/1994, 2308/1995, 
2338/1995, 2372/1996, 2940/2001 (ΦΕΚ 180Α76.8.2001), 
3021/2002 (ΦΕΚ 143Α'/19.6.2002), ν. 3212/2003 (ΦΕΚ 
308Α731.12.2003), ν. 3263 (ΦΕΚ 179/28.9.2004), ν. 3310/2005 
(ΦΕΚ 30Α714.2.2005), όπως τροποποιήθηκε με το 
ν. 3414/2005 και το ν. 3481/2006 (Φ.Ε.Κ. 162Α72.8.2006), 
των εκτελεστικών τους π.δ. 609/1985 και 472/1985 
όπως ισχύουν μετά την τροποποίηση τους από τα π.δ. 
368/1994,285/1997, 402/1996, 210/1997, 218/1999 καθώς και 
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τις σχετικές υπουργικές αποφάσεις και εγκυκλίους που 
έχουν εκδοθεί σε εφαρμογή τους. 

Το έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
04/2007 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του 
Δήμου Καλυμνίων. Ο προϋπολογισμός της μελέτης, υπο¬ 
λογίσθηκε με βάση τα νέα Τιμολόγια Δημοσίων Έργων 
με τις διορθώσεις τους. 

Προϋπολογισμός για οικοδομικά 36.670,00 

Γ.Ε. και Ο.Ε. 10.267,60 

Απρόβλεπτα 5.628,77 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ (χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ) 52.566,37 

1. Το έργο χρηματοδοτείται από ιδίους Πόρους του 
Δήμου Καλιμνίων. 

α. Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής 
των προσφορών στο διαγωνισμό, ορίζεται η 8.5.2007, 
ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου 
ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ. 

β. Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της 
η Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί 
με ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν 
τη νέα ημερομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του δια¬ 
γωνισμού και την ίδια ώρα (10:00 π.μ.), στα γραφεία 
του Δήμου ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ. Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν 
να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και 
να συμμετάσχουν σ’ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν 
εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην 
περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και 
δύο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του 
διαγωνισμού δεν προσμετράται). 

2. Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

3.1 Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην Α1 μέχρι 1η τάξη για έργα κατηγορίας 
οικοδομικών. 

β. Εγγεγραμμένες στα Νομαρχιακά Μητρώα Εργολη¬ 
πτικών Επιχειρήσεων, με άδεια εκτέλεσης έργων, στο 
Νομό Δωδεκανήσου, της παραπάνω κατηγορίας και 
προϋπολογισμού. 

γ. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.) στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
ΜΕΕΠ. 

δ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κοτάλογοι αναγνωρισμένων ερ¬ 
γοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

3.2 Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των 
παραπάνω περιπτώσεων α, β γ και δ σε οποιονδήποτε 
συνδυασμό μεταξύ τους υπό τους όρους του άρθρου 2 
παρ. 7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατη¬ 


γορία), υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου και υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του 
π.δ. 609/1985. Κατηγορία εργασιών με ποοοστό κάτω 
του 10% του προϋπολογισμού του έργου (χωρίς ανα¬ 
θεώρηση και ΦΠΑ), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρα¬ 
σία, αθροίζεται στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης 
κατηγορίας. 

3.4 Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε 
μεμονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχή¬ 
ματος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες δια¬ 
τάξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων. 

4. Η προθεσμία αποπεράτωσης του έργου ορίζεται 
σε ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ. 

5. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται στο 2% (δύο επί 
τοις εκατό) του ανωτέρω προϋπολογισμού (χωρίς ανα¬ 
θεώρηση κοι Φ.Π.Α.), που αντιστοιχεί σε ποσό χιλίων 
πενήντα δύο ευρώ (1.052,00 €) και θα απευθύνεται προς 
το «ΔΗΜΟ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ». 

6. Τα τεύχη μειοδοτικού διαγωνισμού χορηγούνται 
όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα γραφεία του 
Δήμου ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ, μέχρι και την Πέμπτη, 3.5.2007, μετά 
την προσκόμιση τριπλότυπης απόδειξης της Ταμεια¬ 
κής Υπηρεσίας του Δήμου Καλυμνίων με την καταβολή 
των εξόδων παραγωγής των τευχών που ανέρχεται 
στο ποσό των 10 €. Αντίγραφα σχεδίων, μελετών κ.λπ. 
μπορούν να πάρουν με δαπάνες και φροντίδα τους κα¬ 
τόπιν αιτήσεώς τους. Πληροφορίες: Σ. Μαυρίτσης τηλ.: 
2243050610. 

Κάλυμνος, 10 Απριλίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ 
-♦- 

(5) 

ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
ΔΗΜΟΣ ΚΙΣΑΜΟΥ 

Αριθμ. 2542 

Η Δήμαρχος ΚΙΣΑΜΟΥ προκηρύσσει Ανοικτό μειοδο¬ 
τικό διαγωνισμό για την προμήθεια και εγκατάσταση 
ασύρματου Ευρυζωνικού Δικτύου Πρόσβασης στη γεω¬ 
γραφική περιοχή που καλύπτει ο Δήμος Κισάμου Νομού 
Χανίων συνολικής προϋπολογισθείσας αξίας 92.701,00 € 
με το ΦΠΑ. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρό¬ 
γραμμα «Κοινωνία της Πληροφορίας», στο πλαίσιο του 
V ΚΠΣ, σε ποσοστό 75% από το ΕΤΠΑ και 25% από 
Εθνικούς Πόρους. 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στο Δημαρχείο Κισά¬ 
μου Διεύθυνση Πολεμιστών 1941 Τ.Κ. 73400 στις 15 Μα'ΐου 
του έτους 2007 και ώρα 10:00 π.μ. κατά την οποία λήγει 
η προθεσμία παραλαβής των προσφορών και αρχίζει η 
διαδικασία αποσφράγισης. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό υποβάλλεται μαζί 
με την προσφορά εγγυητική επιστολή συμμετοχής πο¬ 
σού ίσου με τέσσερις χιλιάδες εξακόσια τριάντα πέντε 
ευρώ και πέντε λεπτά (4.635,05 €) δηλαδή για ποσό 
που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% (πέντε τοις εκατό) της 
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προϋπολογισθείσας δαπάνης συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ και ισχύ τουλάχιστον 90 ημερών. 

Η διάθεση των τευχών του διαγωνισμού θα γίνεται 
από το Δημαρχείο Κισάμου, από το γραφείο Μηχα¬ 
νοργάνωσης του Δήμου Κισάμου (Δημαρχείο Κισάμου 
διεύθυνση Πολεμιστών 1941 τηλ. 2822083071 ΧΑΡΤΖΟΥ- 
ΛΑΚΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟ) τις εργάσιμες μέρες και ώρες 09:00 
π.μ. έως 13:00 μ.μ. έως τις 10.5.2007. 

Οι παραλήπτες της διακήρυξης θα πρέπει να συμπλη¬ 
ρώνουν σχετικό έντυπο με τα στοιχεία των ενδιαφερο¬ 
μένων (Επωνυμία, επάγγελμα, διεύθυνση, ταχυδρομικό 
κώδικα, τηλέφωνο, ίαχ, ΑΦΜ, ΔΟΥ), έτσι ώστε ο Δήμος 
Κισάμου να έχει στη διάθεσή του πλήρη κατάλογο όσων 
παρέλαβαν τη διακήρυξη, για την περίπτωση που θα 
ήθελε να τους αποστείλει τυχόν συμπληρωματικά έγ¬ 
γραφα ή διευκρινίσεις επ’ αυτής. Για τυχόν ελλείψεις 
στη συμπλήρωση των στοιχείων του πιο πάνω εντύπου 
την ευθύνη φέρει ο υποψήφιος. 

Οι προσφορές στο σύνολό τους, ισχύουν και δεσμεύ¬ 
ουν τους συμμετέχοντες για 120 ημέρες από την επόμε¬ 
νη μέρα της διενέργειας του διαγωνισμού, της προθε¬ 
σμίας υπολογιζόμενης σύμφωνα με τα οριζόμενα στον 
Κανονισμό 1182/1971 (ΕΕ αρ. Ε. 124/8.6.1971). Προσφορά 
που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

Ο παρών Ανοιχτός διαγωνισμός θα διενεργηθεί σύμ¬ 
φωνα με το ακόλουθο νομικό πλαίσιο στο βαθμό που 
δεν αντίκειται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ: 

1. Τις διατάξεις του π.δ. 370/1995, «Προσαρμογή της 
Ελληνικής νομοθεσίας περί προμηθειών του Δημοσί¬ 
ου προς το Κοινοτικό, ειδικότερα προς τις διατάξεις 
της Οδηγίας του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
93/93/ΕΕ) της 14ης Ιουνίου 1993» όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει, και κατά το μέρος που οι διατάξεις του δεν 
αντίκεινται στις διατάξεις τις Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 

2 Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 11389/8.3.1993 (ΦΕΚ 
Β"/185/23.3.1993) υπουργικής απόφασης «Ενιαίος κανονισμός 
προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης» (ΕΚΠΟΤΑ), 
όπως εν προκειμένω και σύμφωνα με τη φύση του έργου και 
τη νομική μορφή του φορέα δύνανται να ισχύουν αναλογικά 
και συμπληρωματικά, και κατά το μέρος που δεν αντίκειται 
στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ. 

3. Τις διατάξεις του ν. 2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α71995) «Προ¬ 
μήθειες του δημόσιου τομέα και ρυθμίσεις συναφών 
θεμάτων» όπως εν προκειμένω και σύμφωνα με τη φύση 
του έργου και τη νομική μορφή του φορέα δύνανται να 
ισχύουν αναλογικά ή συμπληρωματικά. 

4. Τις διατάξεις του ν. 2362/1995 (ΦΕΚ Α' 247) «Περί Δη¬ 
μοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους 
και άλλες διατάξεις», όπως εν προκειμένω και σύμφωνα 
με την φύση του έργου και τη νομική μορφή του φορέα 
δύνανται να ισχύουν αναλογικά ή συμπληρωματικά. 

5. Τ ις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 
199/Α728.9.1999), όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

6. Την υπ’ αριθμ. Π1/2830/7.8.2001 απόφαση των Υφυ¬ 
πουργών Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1093/Β721.8.2001) με θέμα 
«Εξαίρεση από την ένταξη στο Ενιαίο Πρόγραμμα Προ¬ 
μηθειών (ΕΠΠ)» ειδών πληροφορικής που εντάσσονται 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Κοινωνία της Πληρο¬ 
φορίας». 

7. Τις διατάξεις του ν. 2860/2000 (ΦΕΚ 251/Α714.11.2000) 
«Διαχείριση, Παρακολούθηση και έλεγχος του Κοινοτι¬ 
κού Πλαισίου Στήριξης και άλλες διατάξεις». 


8. Την υπ’ αριθμ. 151045/ΚτΠ12341-Β/10.1.2006 απόφαση 
ένταξης του έργου «Υλοποίηση Ευρυζωνικού Δικτύου 
Πρόσβασης» του Δήμου Κισάμου Νομού Χανίων. 

9. Την υπ’ αριθμ. 43/2007 απόφαση του Δημοτικού 
Συμβουλίου περί έγκρισης διενέργειας ανοικτού διαγω¬ 
νισμού για το έργο «Υλοποίηση Ευρυζωνικού Δικτύου 
Πρόσβασης στο Δήμο Κισάμου Νομού Χανίων» με κρι¬ 
τήριο επιλογής τη συμφερότερη προσφορά. 

Κίσσαμος, 11 Απριλίου 2007 
Η Δήμαρχος 

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΣΚΟΥΛΑΚΗ 

-♦- 

( 6 ) 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
ΔΕΥΑ - ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ 
- Αργοστολιού, διακηρύσσει ότι εκθέτει σε δημόσιο 
μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 
με το σύστημα επί μέρους ποσοστά έκπτωσης, σύμ¬ 
φωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 του π.δ. 609/1985 
καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1418/1984, 
όπως αυτός τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το 
ν. 2229/1994 και τις δ/ξεις του άρθρου 13 του ν. 2338/1995 
το οποίο τροποποιεί και συμπληρώνει το ν. 1418/1984, το 
π.δ. 609/1985 και το ν. 2229/1994, ως επίσης και των δια¬ 
ταγμάτων και υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν 
σε εκτέλεση του ν. 1418/1984, του ν. 2940/2001 καθώς και 
του ν. 3263/04 και ήθελαν ισχύσει από την ημερομηνία 
δημοπράτησης του έργου: 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 2ης ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΧΑΡΑΒΟΝΤΑ (ΗΛΕ- 
ΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ «προϋπολογισμού 
δαπάνης 34.234,00 (με Φ.Π.Α. 19%). 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι απο¬ 
κλειστικά η χαμηλότερη τιμή. Η ανάδειξη του αναδό- 
χου κατασκευής του έργου θα γίνει υποχρεωτικά στην 
Εργοληπτική Επιχείρηση ή Κοινοπραξία που προσέ- 
φερε τη χαμηλότερη τιμή, υπό τις προϋποθέσεις του 
ν. 3263/2004. 

Το έργο θα κατασκευαστεί στο Δήμο Αργοστολιού 
θέση Χαράβοντας. 

Τ ο έργο θα χρηματοδοτηθεί από ΔΕΥΑ-Αργοστολίου. 

Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑ - Αρ¬ 
γοστολιού Νομού Κεφαλληνίας (Λιθόστρωτο 70 - Αρ¬ 
γοστόλι) την 8η Μάίου του έτους 2007 ημέρα ΤΡΙΤΗ και 
ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 10:00 π.μ. 

Η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε 30 
ημερολογιακές ημέρες. 

Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο στην Επιτροπή Δι¬ 
αγωνισμού. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι που προέρχονται 
από κράτη μέλη της ΕΕ, του ΕΟΧ και από κράτη που 
έχουν κυρώσει τη συμφωνία του ΠΟΕ για δημόσιες συμ¬ 
βάσεις μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά τους τα¬ 
χυδρομικά. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές εργοληπτι¬ 
κές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ τάξεως Α1 
και άνω για έργα ηλεκτρομηχανολογικά, εργοληπτικές 
κοινοπραξίες και αντίστοιχες εργοληπτικές επιχειρήσεις 
Κρατών μελών της Ε.Ε., σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύ- 
ουσες διατάξεις όπως και κατασκευαστικές επιχειρήσεις 
εκτός Ε.Ε. που έχουν τα ουσιαστικά προσόντα σε όσες 
περιπτώσεις αυτό προκύπτει από διεθνείς υποχρεώσεις 
της χώρας. Ο υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά 
του για χρονικό διάστημα έξι μηνών. 
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Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊστάμενη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημε¬ 
ρομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και 
την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν 
να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και 
να συμμετάσχουν σ’ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν 
εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην 
περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και 
δύο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του 
διαγωνισμού δεν προσμετράται). 

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία είναι 572,00 € 
και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθη¬ 
κών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης 
Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.και θα έχει ισχύ τουλάχιστον 
210 Διακόσιες δέκα ημερολογιακές ημέρες. 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τα γραφεία 
της ΔΕΥΑ-Αργοστολίου στα τηλέφωνο 26710-23064 και 
ΦΑΞ 26710-24668 κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Τα τεύχη δημοπράτησης διανέμονται μέχρι και την 
3η Μάΐου 2007 και θα διατίθενται από τα γραφεία της 
ΔΕΥΑ-Αργοστολίου από το Γασπαρινάτο Γεράσιμο. 

Αργοστόλι, 4 Απριλίου 2007 
Ο Πρόεδρος 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ 

-♦- 

(7) 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 
ΔΕΥΑ - ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΔΕΥΑ 
- Αργοστολιού διακηρύσσει ότι εκθέτει σε δημόσιο μει¬ 
οδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με το 
σύστημα ενιαίου ποσοστού έκπτωσης, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 6 του π.δ. 609/1985 καθώς και τις 
διατάξεις του άρθρου 4 του ν. 1418/1984, όπως αυτός 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με το ν. 2229/1994 και 
τις δ/ξεις του άρθρου 13 του ν. 2338/1995 το οποίο τρο¬ 
ποποιεί και συμπληρώνει το ν. 1418/1984, το π.δ. 609/1985 
και το ν. 2229/1994, ως επίσης και των διαταγμάτων 
και υπουργικών αποφάσεων που εκδόθηκαν σε εκτέ¬ 
λεση του ν. 1418/1984, του ν. 2940/2001 καθώς και του 
ν. 3263/2004 και ήθελαν ισχύσει από την ημερομηνία 
δημοπράτησης του έργου: 

ΑΝΟΡΥΞΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΘΕΣΗ 
ΡΑΖΑΤΑ προϋπολογισμού δαπάνης 54.100,00 Ευρώ (με 
Φ.Π.Α. 19%). 

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι απο¬ 
κλειστικά η χαμηλότερη τιμή. Η ανάδειξη του αναδό- 
χου κατασκευής του έργου θα γίνει υποχρεωτικά στην 
Εργοληπτική Επιχείρηση ή Κοινοπραξία που προσέ- 
φερε τη χαμηλότερη τιμή, υπό τις προϋποθέσεις του 
ν. 3263/2004. 

Το έργο θα κατασκευαστεί στο Δήμο Αργοστολιού 
θέση Ραζάτα. 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ΔΕΥΑ-Αργοστολί- 
ου. 


Η δημοπρασία θα γίνει στα γραφεία της ΔΕΥΑ - Αρ¬ 
γοστολιού Νομού Κεφαλληνίας (Λιθόστρωτο 70 - Αργο¬ 
στόλι) την 15η Μάΐου του έτους 2007 ημέρα ΤΡΙΤΗ και 
ώρα λήξης αποδοχής προσφορών η 10:00 π.μ. 

Η προθεσμία ολοκλήρωσης του έργου ορίζεται σε 30 
ημερολογιακές ημέρες. 

Οι προσφορές υποβάλλονται μόνο στην Επιτροπή 
Διαγωνισμού. Οι αλλοδαποί υποψήφιοι που προέρχο¬ 
νται από κράτη μέλη της ΕΕ, του ΕΟΧ και από κράτη 
που έχουν κυρώσει τη συμφωνία του ΠΟΕ για δημόσι¬ 
ες συμβάσεις μπορούν να υποβάλλουν την προσφορά 
τους ταχυδρομικά. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές 
εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο ΜΕΕΠ 
τάξεως Α1 και άνω για έργα ΓΕΩΛΟΓΙΚΑ, εργοληπτικές 
κοινοπραξίες και αντίστοιχες εργοληπτικές επιχειρήσεις 
Κρατών μελών της Ε.Ε., σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύ- 
ουσες διατάξεις όπως και κατασκευαστικές επιχειρήσεις 
εκτός Ε.Ε. που έχουν τα ουσιαστικά προσόντα σε όσες 
περιπτώσεις αυτό προκύπτει από διεθνείς υποχρεώσεις 
της χώρας. Ο υποψήφιος δεσμεύεται από την προσφορά 
του για χρονικό διάστημα έξι μηνών. 

Αν για οποιονδήποτε λόγο δε διεξαχθεί η δημοπρασία 
την προαναφερθείσα ημερομηνία ή αν διεξαχθεί μεν 
αλλά δεν κατατεθεί καμιά προσφορά, θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη Αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
ΦΑΞ πέντε (5) τουλάχιστον ημέρες πριν τη νέα ημε¬ 
ρομηνία, σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού και 
την ίδια ώρα (10:00 π.μ.). Η ίδια διαδικασία μπορεί να 
επαναληφθεί και δεύτερη φορά με τους ίδιους όρους 
και προϋποθέσεις. 

Σημειώνεται ότι στις νέες αυτές ημερομηνίες μπορούν 
να ζητήσουν και να λάβουν τεύχη του διαγωνισμού και 
να συμμετάσχουν σ’ αυτόν ενδιαφερόμενοι που δεν 
εκδήλωσαν ενδιαφέρον την προηγούμενη φορά. Στην 
περίπτωση αυτή τεύχη μπορούν να δίδονται μέχρι και 
δύο εργάσιμες ημέρες πριν το διαγωνισμό (η ημέρα του 
διαγωνισμού δεν προσμετράται). 

Η εγγύηση συμμετοχής στη δημοπρασία είναι 908,00 € 
και κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθη¬ 
κών και Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης 
Τράπεζας ή του Τ.Σ.Μ.Ε,Δ.Ε.και θα έχει ισχύ τουλάχιστον 
210 Διακόσιες δέκα ημερολογιακές ημέρες. 

Περισσότερες πληροφορίες δίνονται από τα γραφεία 
της ΔΕΥΑ-Αργοστολίου στα τηλέφωνο 26710-23064 
και ΦΑΞ 26710-24668 κατά τις εργάσιμες ημέρες και 
ώρες. 

Τα τεύχη δημοπράτησης διανέμονται μέχρι και την 
10η Μάΐου 2007 και θα διατίθενται από τα γραφεία της 
ΔΕΥΑ-Αργοστολίου από τοΓ ασπαρινάτο Γ εράσιμο. 

Αργοστόλι, 4 Απριλίου 2007 
Ο Πρόεδρος 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΓΑΣΠΑΡΙΝΑΤΟΣ 

-♦- 

( 8 ) 

ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 

Αριθμ. 1180 

Ανακοινώνουμε ότι το Ε.Κ.Π.Α/Ε.Λ.Κ.Ε. διενεργεί ανοι¬ 
κτό διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης την προσφο¬ 
ρά με τη χαμηλότερη τιμή, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΟΓΙ- 
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ΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΥΛΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 
ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΨΗ¬ 
ΦΙΑΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ» για τις ανάγκες του ερευνητικού 
προγράμματος «ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ 
ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ» με Επιστ. Υπεύθυνο τον Καθ. 
του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος, Μ.Δ. 
Δερμιτζάκης και αριθμό Δ/ξης 1180/2007. 

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού 
Προγράμματος «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ 
ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ» (ΕΠΕΑΕΚ) II, του άξο¬ 
να «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ, του 
μέτρου «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΑΡΕΧΟ¬ 
ΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 2.1 και ειδικότερα της Πράξης με 
τίτλο: «ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΒΙΒΛΙ¬ 
ΟΘΗΚΗΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑ» που εντάσσεται στην Κατηγορία 
Πράξεων «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΙ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗ¬ 
ΚΩΝ». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από κοινοτικούς 
(Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και εθνικούς πόρους κατά 
75% και 25% αντίστοιχα, σε σχέση με το συνολικό προ¬ 
ϋπολογισμό του. 

Προϋπολογισμού: 117.389,00 ΕΥΡΩ συμπεριλαμβανο¬ 
μένου του Φ.Π.Α. 

Τόπος παράδοσης: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ - Τμήμα Πληροφορικής και 
Τηλεπικοινωνιών, Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών, 
Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, Τ.Κ. 15784. 

Γλώσσα Ελληνική. 

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: την 14.5.2007 
ημέρα Δευτέρα και ώρα 12:00 μ., σφραγισμένες στο 
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 
-Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Υπολογιστι¬ 
κό Κέντρο Βιβλιοθηκών, Πανεπιστημιούπολη, Ζωγράφου, 
Τ.Κ. 15784, Αθήνα, όπου και πρωτοκολλούνται, αρμόδιο 
πρόσωπο Ειρήνη Λουρδή (τηλ. 210 7275617). 

Ο διαγωνισμός διέπεται από την κοινοτική νομοθεσία 
και θα υλοποιηθεί σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 679/ΦΕΚ 
Β' 826/10.9.1996 κοινή υπουργική απόφαση με βάση την 
εξουσιοδοτική διάταξη του άρθρου 3, παρ. 2, εδ. α, του 
ν. 3027/2002 (ΦΕΚ Α' 152/28.6.2002). 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να παραλαμβάνει τα 
έγγραφα του διαγωνισμού (διακήρυξη) έως την 3.5.2007 
από 10:00 π.μ. -13:00 μ.μ., στην ακόλουθη διεύθυνση: 

Α) ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ - Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, 
Υπολογιστικό Κέντρο Βιβλιοθηκών, Πανεπιστημιόπο- 
λη, Ζωγράφου, Τ.Κ. 15784, Αθήνα (αρμόδιο πρόσωπο Ε. 
Λουρδή, τηλ. 210 7275618). 

Β) Από τις ιστοσελίδες του Πανεπιστημίου Αθηνών, 
0ΐΙρ://\Λ/νν\Λ/.υ03.9Γ. 

Κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητά γραπτώς συ¬ 
μπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικά με τα έγγραφα 
του διαγωνισμού (δικαιολογητικά) έως την 8.5.2007 κατά 
τις ώρες 08:30 π.μ. - 13:30 μ.μ. στην ακόλουθη διεύ¬ 
θυνση: ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ 
ΑΘΗΝΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥ¬ 
ΝΑΣ, Σταδίου 5, 1ος όροφος, Αθήνα, τηλ. 210 3689486 
ΡΑΧ. 210 3689432, Θ-πιαίΙ: 3ΐόβοόο@θΙΙ<θ.υο3.9Γ, αρμόδιο 
πρόσωπο, Α. Θεοδωρόπουλος. 

Επίσης, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να ζητά γραπτώς 
συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικά με το τεχνικό 
περιεχόμενο του διαγωνισμού έως την 8.5.2007 κατά τις 
ώρες 09:30 π.μ. - 14:30 μ.μ. στην ακόλουθη διεύθυνση: 
ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ 


- Τμήμα Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών, Υπολογι¬ 
στικό Κέντρο Βιβλιοθηκών, Πανεπιστημιούπολη, Ζωγρά¬ 
φου, Τ.Κ. 15784, Αθήνα, τηλ. 210 7275617 ΡΑΧ. 210 7275614, 
θ-πΐ3ίΙ: γΙ<ό@Ιίό.υο3.9Γ, αρμόδιο πρόσωπο, Κ. Βίγλας. 

Αθήνα, 11 Απριλίου 2007 

Η Γραμματέας της Επιτροπής Ερευνών 
Ε. ΚΑΦΕΝΤΖΗ 
-♦- 

Ο) 

ΝΟΜΟΣ ΣΑΜΟΥ 
ΔΗΜΟΣ ΕΥΔΗΛΟΥ 

Αριθμ. 1081 

Ο Δήμος Ευδήλου, διακηρύσσει ότι την 10 του μηνός 
Μαίου του έτους 2007, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 
π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών), στο Δημαρχείο, 
θα διεξαχθεί με ανοικτή Δημοπρασία, με το σύστημα: 
προσφοράς με επί μέρους ποσοστών έκπτωσης κατά 
ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο ομαλότητας των 
προσφερομένων επί μέρους ποσοστών έκπτωσης, πάνω 
σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς της 
υπηρεσίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 1418/1984, 
όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και βελτιώθηκε με 
τους ν. 3263/2004, ν. 3212/2003, ν. 2940/2001, ν. 2372/1996, 
ν. 2338/1995, ν. 2229/1994, τις διατάξεις του π.δ. 334/2000, 
π.δ. 609/1985, π.δ. 210/1997 κ.α., όπως τροποποιήθηκαν 
και ισχύουν σήμερα, για την κατασκευή του έργου με 
τίτλο: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΜΙΚΡΟΥ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ». 

Ο κωδικός του έργου είναι: Ο.Π.Σ. 110942. Το έργο συντί¬ 
θεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατη¬ 
γορία Χωματουργικά, με προϋπολογισμό 39.497,52 Ευρώ 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), β) κατη¬ 
γορία Σκυροδέματα, με προϋπολογισμό 354.587,64 Ευρώ 
(δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), γ) κα¬ 
τηγορία Στεγανώσεις, με προϋπολογισμό 8.127,39 Ευρώ, 
δ) Σιδηρές κατασκευές 640,16 Ευρώ (δαπάνη εργασιών, 
ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα), ε) Χαλύβδινοι αγωγοί και 
ειδικά εξαρτήματα 4147,27 Ευρώ. 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών 
του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 
23/08/06 της Τ.Υ.Δ.Κ. Σάμου, ανέρχεται στο ποσό των 
407.000,00 ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) και 
στο ποσό των 459.910,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να πα¬ 
ραλάβουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακή¬ 
ρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την Απ' την 
ΤΥΔΚ ΣΑΜΟΥ, Πυθαγόρα 9, μέχρι τις 3.5.2007. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου 
Β. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές εργοληπτικές επιχει¬ 
ρήσεις που κατέχουν εργοληπτικά πτυχία: 

Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επιχει¬ 
ρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον 
ανήκουν στην ΠΡΩΤΗ έως ΔΕΥΤΕΡΗ τάξη για όλη την 
Επικράτεια και έως ΤΡΙΤΗ τάξη για εντός Νομού ή γει¬ 
τονικών Νομών, για έργα κατηγορίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
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Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των παρα¬ 
πάνω περιπτώσεων α, β και γ, σε οποιονδήποτε συνδυ¬ 
ασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για την 
κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών του 
έργου, υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 του π.δ. 
609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε επιχείρησης 
στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από τον προϋπο¬ 
λογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή συμμετέχει 
και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. Κατηγορία 
εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του προϋπολογι¬ 
σμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.), εφόσον 
δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται στον προϋ¬ 
πολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγεγραμ¬ 
μένων στην τάξη Α2 του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγορίας 
ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του 
άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει είτε μεμο¬ 
νωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήματος. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατάξεις για 
τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε διαγωνι¬ 
σμούς για την κατασκευή Δημοσίων Έργων. 

Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό ορίζεται σε 2% 
επί του προϋπολογισμού του έργου, χωρίς τα κονδύλια 
της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α., δηλαδή 8.140 ΕΥΡΩ και 
η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς το 
Δήμο Ευδήλου. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 210 
ημερών μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 210 ημέρες. 

Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προ¬ 
σκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά που προ- 
βλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια 
έργα, καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι Διακόσιες 
σαράντα ημέρες ημερολογιακές ημέρες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση της 
Υπαίθρου 2000-2006», με ποσοστό συγχρηματοδότησης 
75% από το Ε.Γ.Τ.Π.Ε.-Π. και 25% από Εθνική Δαπάνη 
(Αριθμός ΣΑΕ 2823). 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από τη 
δημαρχιακή επιτροπή. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι 
ενδιαφερόμενοι από το Δήμο Ευδήλου, αρμόδιος υπάλ¬ 
ληλος Μουλάς Νικόλαος (τηλ. 22750 31.450, Φαξ 22750 


31.393) και την Τ.Υ.Δ.Κ. Σάμου (τηλ. 22730 27.521 Φαξ), 
τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Εύδηλο, 5 Απριλίου 2007 
Ο Δήμαρχος 

ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ 

-♦- 

( 10 ) 

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ 

Αριθμ. 2351 

Ο Δήμαρχος Μουρεσίου, διακηρύσσει τη διενέργεια 
Μειοδοτικού Διαγωνισμού για ανοικτή δημοπρασία με 
σύστημα προσφοράς με «ενιαίο ποσοστό έκπτωσης», 
σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 1418/1984 και το άρθρο 
6 του π.δ/τος 609/1985 και του ν. 3263/2004, όπως έχουν 
τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί και ισχύουν σήμερα, για 
την ανάδειξη Αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «ΚΑΤΑ¬ 
ΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΙΘΟΣΤΡΩΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΜΟΥ- 
ΡΕΣΙΟΥ». Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 
150.000 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένων των ποσών για 
αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 

Το έργο θα χρηματοδοτηθεί από ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
2000-2006. 

Η Δημοπρασία θα γίνει την 8η του μήνα Μαΐου, ημέρα 
Τρίτη, του έτους 2007 και ώρα 10:00 π.μ. (λήξη επίδο¬ 
σης προσφορών) στα γραφεία του ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, 
Τσαγκαράδα, ενώπιον αρμοδίας Επιτροπής. 

Στο διαγωνισμό μπορούν να μετάσχουν σύμφωνα με 
το ν. 2940/6.8.2001: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμ¬ 
μένες στο ελληνικό μητρώο ΜΕΕΠ που ανήκουν στις 
τάξεις: 

Α2,1η και 2η εντός νομού και Α2,1η για εκτός νομού 
για έργα κατηγορίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ. 

2. Κοινοπραξίες των εργοληπτικών επιχειρήσεων των 
προηγούμενων περιπτώσεων, σύμφωνα με τις ισχύουσες 
διατάξεις της Ελληνικής Νομοθεσίας, ως εξής: Για τις 
Κοινοπραξίες ισχύουν τα οριζόμενα στο π.δ. 609/1985 
(άρθρο 2 παράγραφος 7 και 8, άρθρο 17 παράγραφος 
3, άρθρο 35, κ,λπ.), οι σχετικές διατάξεις του π.δ/τος 
23/1993 και του ν. 1418/1984, όπως αυτά ισχύουν σήμερα. 
Κάθε εργοληπτική Επιχείρηση θα συμμετέχει, μεμονω¬ 
μένα ή σε ένα και μόνο κοινοπρακτικό σχήμα. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, ποσοστό δύο 
επί τοις εκατόν (2%) της προϋπολογιζόμενης αξίας του 
έργου, ορίζεται στο ποσό των δύο χιλιάδίον τετρακο- 
σίων τριών ευρώ (€ 2.403,00), που θα παρέχεται κατ’ 
εφαρμογή των διατάξεων της παρ. 1 του άρθρου 23 του 
π.δ/τος 609/1985 και σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 
27 του π.δ/τος 609/1985 και θα απευθύνεται στο ΔΗΜΟ 
ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ. 

Η παραλαβή των τευχών δημοπράτησης θα γίνεται 
από τα γραφεία του ΔΗΜΟΥ ΜΟΥΡΕΣΙΟΥ, Τσαγκαράδα. 
Πληροφορίες Παναγιώτη Καταπίδη τηλ.: 24260 49238 τις 
εργάσιμες ημέρες και ώρες εφόσον ζητηθούν τουλάχι¬ 
στον δύο εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα υποβολής 
των προσφορών (χωρίς να προσμετράται η ημέρα του 
διαγωνισμού) και χορηγούνται, το αργότερο εντός της 
επομένης εργάσιμης ημέρας από την υποβολή της αί¬ 
τησης χορήγησης. Γ ια την παραλαβή των τευχών οι εν¬ 
διαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής 
τους, που ανέρχεται σε 10,00 ΕΥΡΩ. 




2502 


ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Τα αρμόδια υπηρεσιακά όργανα έχουν υποχρέωση να 
εισάγουν τις αιτήσεις θεραπείας των αναδοχών στο αρ¬ 
μόδιο Τεχνικό Συμβούλιο για έκδοση γνωμοδότησης. Η 
ίδια υποχρέωση συνάγεται και για τα αποφαινόμενα επί 
των αιτήσεων θεραπείας όργανα, για τις οποίες υπήρξε 
έγκαιρη γνωμοδότηση και μάλιστα μέσα στις προθεσμί¬ 
ες που τάσσει ο νόμος (άρθρο 12 του ν. 1418/1984). 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν οποιαδήποτε 
πληροφορία, σχετικά με τη σύνταξη και την υποβολή 
της προσφοράς τους από τα γραφεία του ΔΗΜΟΥ ΜΟΥ- 
ΡΕΣΙΟΥ και στο τηλέφωνο 24260 49238. 

Οι δαπάνες δημοσίευσης περίληψης της παρούσας 
βαρύνουν τον τελευταίο μειοδότη. 

Τσαγκαράδα, 11 Απριλίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΚΩΝ/ΝΟΣ ΛΕΒΕΝΤΗΣ 

-♦- 

( 11 ) 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, 
ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 

ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣ. ΕΡΓΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Κ.Ε.Σ.Ο. 

Το Υ.ΠΕΧΩ.Δ.Ε./Γ.Γ.Δ.Ε./ Διεύθυνση Κ.Ε.Σ.Ο./Τμήμα Β', 
προκηρύσσει, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και 
την υπ’ αριθμ. Δ9/10119/28.3.2007 απόφαση του Υ.ΠΕΧΩ. 
Δ.Ε., ανοιχτό διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές 
και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη μόνο τιμή, 
για την προμήθεια των παρακάτω ειδών: 

α) Εξήντα χιλιάδων (60.000) χιλιογράμμων βάρους 
λευκού αλκυδικού χρώματος διαγράμμισης οδών, χω¬ 
ρίς γυάλινα σφαιρίδια, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 
εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου 
του ΦΠΑ. 

β) Δέκα χιλιάδων (10.000) χιλιογράμμων βάρους κί¬ 
τρινου χρώματος διαγράμμισης οδών, χωρίς γυάλινα 
σφαιρίδια, προϋπολογιζόμενης δαπάνης δέκα χιλιάδων 
(10.000) ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

γ) Τριάντα χιλιάδων (30.000) χιλιογράμμων βάρους 
γυάλινων ανακλαστικών σφαιριδίων, προϋπολογιζόμενης 
δαπάνης τριάντα χιλιάδων (30.000) ευρώ, συμπεριλαμ¬ 
βανομένου Φ.Π.Α. 

Ο διαγωνισμός θα γίνει από αρμόδια επιτροπή στις 
16 Μάίου, ημέρα Τετάρτη, με χρόνο έναρξης κατάθεσης 
προσφορών ώρα 11:00 π.μ. και χρόνο λήξης κατάθεσης 
προσφορών ώρα 11:30 π.μ., στα γραφεία της Δ.Κ.Ε.Σ.Ο. 
στην οδό Π. Τσαλδάρη 15 (3ος όροφος) στην Καλλι¬ 
θέα. 

Οι διαγωνιζόμενοι μπορούν να δώσουν προσφορά για 
οποιοδήποτε από τα προαναφερθέντα προς προμήθεια 
τρία (3) είδη, με την προϋπόθεση όμως ότι θα καλύπτε¬ 
ται το σύνολο της ποσότητας κάθε είδους. 

Περισσότερες πληροφορίες και τα τεύχη του δια¬ 
γωνισμού (Διακήρυξη, Τεχνικές Προδιαγραφές κ.λπ.) 
παρέχονται στους ενδιαφερομένους στα γραφεία της 
Δ.Κ.Ε.Σ.Ο., οδός Π. Τσαλδάρη 15 Καλλιθέα, 3ος όροφος 
κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες από 8.00 π.μ. μέ¬ 
χρι 12.00 μ., μέχρι την προηγούμενη του διαγωνισμού 
εργάσιμη ημέρα από την υπάλληλο της Υπηρεσίας μας 
Α. Παναρέτου (τηλ. 210-9235981-5/εσ. 261). 

Για την παραλαβή της Διακήρυξης και των τεχνικών 
προδιαγραφών, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να κατα¬ 
θέσουν σε ΔΟΥ το αντίτιμο των δέκα (10) ευρώ υπέρ 


του ΚΑΕ 2411 «Αντίτιμο από πώληση εντύπων, βιβλίων, 
κωδίκων κ.λπ. του κρατικού προϋπολογισμού», και το 
σχετικό διπλότυπο είσπραξης να κατατεθεί στην Υπη¬ 
ρεσία μας. 

Καλλιθέα, 11 Απριλίου 2007 

Ο Διευθυντής 
ΧΡΥΣ. ΤΣΕΛΙΑΓΚΟΣ 

-♦- 

( 12 ) 

ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΑΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 
4η ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Η 4η Νομαρχιακή Επιτροπή Νομαρχιακής Αυτοδιοίκη¬ 
σης Ανατ. Αττικής διακηρύσσει ότι: 

1. Εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό με 
ενσφράγιστες προσφορές με το σύστημα «ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ (ΚΑΤ’ 
ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ)» σύμ¬ 
φωνα με τις κείμενες διατάξεις του ν. 3263/2004, του 
ν. 1418/1984 και του π.δ. 609/1985 «Κατασκευή Δημοσίων 
Έργων» του ν. 2940/2001 και 2229/1994 του π.δ. 23/1993 
του π.δ. 265/1991, του ν. 2576/1998 και του ν. 2503/1997 η 
εκτέλεση του έργου « ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΥ 
ΕΥΓΗΡΙΑΣ (ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ) ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΔΡΟΣΙΑΣ» 
προϋπολογισμού 1.000.000 Ευρώ με αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α. (οικοδομικά € 582.932,70 και ηλεκτρομηχανολο- 
γικά € 249.828,30 χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ). 

2. Η δημοπρασία θα γίνει την 12.6.2007 ημέρα Τρίτη 
και ώρα 10.00 π.μ. (λήξη επίδοσης προσφορών) στην 
αίθουσα του Νομαρχιακού Συμβουλίου Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Ανατ. Αττικής (17ο χιλ. Λεωφ. Μαραθώνα 
- Παλλήνη 2ος όροφος) ενώπιον αρμόδιας επιτροπής. 
Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η δημοπρα¬ 
σία την προαναφερόμενη ημέρα, θα ορισθεί νέα ημέρα 
δημοπρασίας που θα κοινοποιηθεί με ΡΑΧ στους ενδι¬ 
αφερομένους. 

3. Στη δημοπρασία γίνονται δεκτές Εργοληπτικές 
Επιχειρήσεις Δημοσίων εγγεγραμμένες στο Μητρώο 
Εργοληπτικών Επιχειρήσεων που τηρείται στη ΓΓΔΕ 
του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., εφόσον ανήκουν στην στην 1η, 2η, 3η 
τάξη για έργα κατηγορίας Οικοδομικά και Α2,1η, 2η, 3η 
τάξη και σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του νόμου για 
έργα κατηγορίας Η/Μ. 

4. Επίσης γίνονται δεκτές αλλοδαπές εργοληπτικές 
επιχειρήσεις εγγεγραμμένες σε επίσημους καταλόγους 
αναγνωρισμένων εργοληπτών σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με την τάξη και κατηγορία του Ελληνικού 
Μητρώου ΜΕΕΠ. 

5. Το έργο συγχρηματοδοτείται από τη Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση Ανατολ. Αττικής (κατά 65%) και από Δημο¬ 
τικούς πόρους (κατά 35%) και υπόκειται στις κρατήσεις 
που προβλέπονται για τα έργα αυτά, περιλαμβανομένης 
και της κράτησης 6%ο του άρθρου 27 παρ. 34-37 του 
ν. 2166/1993 (ΦΕΚ 137Α724.8.1993). 

6. Η εγγύηση συμμετοχής ορίζεται σε 16.660 € ανα¬ 
γνωρισμένης Τράπεζας ή του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων ή του ΤΣΜΕΔΕ σύμφωνα με τις διατάξεις 
του π.δ. 609/1985, άρθρο 23 και απευθύνεται είτε στην 
υπηρεσία που διεξάγει το διαγωνισμό, είτε στο φορέα 
κατασκευής, είτε στον κύριο του έργου και σε περίπτω¬ 
ση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας πρέπει να είναι κοινή 
υπέρ όλων των μελών της. 
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7. Ο μειοδότης θα ανακηρύσσεται βάσει της ΑΝΗΓ- 
ΜΕΝΗΣ προσφοράς (Πα) που προσδιορίζεται σύμφωνα 
με το μαθηματικό τύπο της παρ. 5 του άρθρου 6 του 
π.δ. 218/1999. 

8. Η αξία σύμφωνα με την μελέτη ανέρχεται για τη 
δαπάνη εργασιών στο ποσό των 596.000 € χωρίς το ΓΕ 
και ΟΕ, απρόβλεπτα 108.621 €, αναθεώρηση 7.575,13 € 
και ΦΠΑ 159.663,87 € (ειδικότερα για δαπάνη εργασιών 
οικοδομικών 582.932,70 € και ηλεκτρομηχανολογικών 
€ 249.828,30 χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ). 

9. Η προσφορά θα υποβληθεί για το σύνολο των ερ¬ 
γασιών που περιλαμβάνονται στα τεύχη της δημοπρά- 
τησης. Εναλλακτικές προσφορές δεν επιτρέπονται. 

10. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 450 ημερο¬ 
λογιακές μέρες. 

11. Κάθε υποβαλλόμενη προσφορά δεσμεύει το συμμε- 
τέχοντα στο διαγωνισμό, κατά τη διάταξη του άρθρου 
23 παράγραφος 2 του π.δ. 609/1985, για διάστημα 270 
ημερών από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

12. Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά για την πιστολη- 
πτική ικανότητα των διαγωνιζόμενων. 

13. Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά για την τεχνική 
ικανότητα. 

Όλα τα τεύχη της μελέτης βρίσκονται στα γραφεία 
της Δ.Τ.Υ. της Ν.Α.Α.Α., 17ο χλμ. Λ. Μαραθώνος στη Παλ- 
λήνη (2ος όροφος), τηλ. 2106032995, όπου οι ενδιαφε¬ 
ρόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να παραλάβουν τα 
τεύχη της δημοπράτησης καθώς και αριθμημένο τεύχος 
για την συμπλήρωση της προσφοράς τους μέχρι και 
την 2.5.2007. 

Παλλήνη, 30 Μαρτίου 2007 

Ο Πρόεδρος 
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΡΑΠΤΗΣ 
-♦- 

(13) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΕΥΟΣΜΟΥ 

Αριθμ. 14147 

Ο Δήμαρχος Ευόσμου Θεσσαλονίκης προκηρύσσει δη¬ 
μόσιο ανοικτό μειοδοτικό διαγωνισμό με σφραγισμένες 
προσφορές με το σύστημα συμπλήρωσης τιμολογίου 
και αξιολόγησης των προσφορών, με κριτήριο κατα- 
κύρωσης τη χαμηλότερη προσφορά, σύμφωνα με τα 
άρθρο 15, 16 και 18 του π.δ. 28/1980 για τις εργασίες 
«Εντομοκτονία, μυοκτονία και μικροβιοκτονία δημοτικών 
κτιρίων και χώρων» τα οποία περιγράφονται αναλυτι¬ 
κά στην οικονομοτεχνική μελέτη αριθμ. 622/2006 του 
Δήμου Ευόσμου. 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό Κατά¬ 
στημα Ευόσμου (Π. Μελά 24 και Γραβιάς, Εύοσμος) στις 
3.5.2007 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10:00 π.μ. έως 11:00 π.μ. 
(ώρα λήξης παράδοσης προσφορών), από τον αρμόδιο 
Υπάλληλο. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές επιχειρήσεις των υπό 
εκτέλεση εργασιών, καθώς και αναγνωρισμένοι αντιπρό¬ 
σωποι αυτών, που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας είναι: 
€ 12.600,00 από το ποσό αυτό € 10.588,23 αφορούν την 
εκτέλεση των αναφερομένων στη μελέτη εργασιών. 

Η εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται 
σε 5% του ποσού του προϋπολογισμού της μελέτης 


και συγκεκριμένα σε € 630,00 και βεβαιώνεται με την 
προσκόμιση ισόποσου γραμματίου του Ταμείου Παρα¬ 
καταθηκών και Δανείων ή εγγυητικής επιστολής ανα¬ 
γνωρισμένης Τράπεζας που θα απευθύνεται στο Δήμο 
Ευόσμου Θεσσαλονίκης που είναι ο κύριος της παρα¬ 
πάνω προμήθειας. 

Περισσότερες πληροφορίες για την μελέτη και τα 
συμβατικά τεύχη μπορούν να πάρουν οι ενδιαφερόμενοι 
καταβάλλοντας € 5,00 στο ταμείο του Δήμου από το 
Γραφείο Προμηθειών του Δήμου Ευόσμου (Τηλ. 2310 - 
756000), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Τον ανάδοχο βαρύνουν τα έξοδα δημοσίευσης της 
παρούσας περιληπτικής διακήρυξης και τα έξοδα με¬ 
ταφοράς των υλικών. 

Ετόσμος, 11 Απριλίου 2007 
Ο Δήμαρχος 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΒΡΕΤΤΑΣ 

-♦- 

(14) 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 

Αριθμ. ΤΥ 757/11.4.2007 

Ο Αντιδήμαρχος Τ.Υ. του Δήμου Κερκυραίων διακη¬ 
ρύσσει ότι: Εκτίθεται σε δημόσιο μειοδοτικό διαγωνισμό, 
για την ανάθεση της περισυλλογής και αποκομιδής των 
απορριμμάτων και όλων των ειδών στερεών αντικειμέ¬ 
νων από το Δ.Δ. της Αλεπούς τον Δήμου Κερκυραίων 
για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους. Η δημοπρασία 
θα γίνει με το σύστημα προσφοράς ενιαίου ποσοστού 
έκπτωσης επί τοις %. 

Αντικείμενο της δημοπρασίας είναι η ανάθεση των 
εργασιών περισυλλογής και μεταφοράς των απορριμμά¬ 
των και όλων των ειδών στερεών αντικειμένων μέχρι το 
χώρο διάθεσης ΧΥΤΑ τον ΕΝΙΑΙΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΚΑΘΑ¬ 
ΡΙΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΟΥ ΚΕΡΚΥΡΑΣ στη θέση ΑΚΡΟΚΕΦΑΛΟΣ 
- Τεμπλονίου του Δήμου Κερκυραίων. 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη για τις προαναφερόμε- 
νες εργασίες ανέρχεται στο ποσόν των 100.000,00 € 
(εκατό χιλιάδες ευρώ), μη συμπεριλαμβανομένου του 
Φ.Π.Α. (9%) που αναλογεί και ο οποίος βαρύνει το Δήμο 
Κερκυραίων. 

Η δαπάνη που προαναφέρεται βαρύνει το δημοτικό 
προϋπολογισμό του Δήμου. Η Δημοπρασία θα διενερ- 
γηθεί την 30.4.2007 ημέρα Δευτέρα και με ώρα λήξης 
κατάθεση προσφορών 10.00 π.μ. έως 11.00 π.μ. ενώπιον 
της αρμόδιας Επιτροπής στο Δημοτικό Κατάστημα. 

Στη δημοπρασία γίνονται δεκτοί επιχειρηματίες που 
έχουν ειδικότητα στην αποκομιδή και μεταφορά των 
απορριμμάτων διαθέτουν την απαιτούμενη εμπειρία και 
τον κατάλληλο ιδιόκτητο εξοπλισμό, όπως αναλυτικά 
αναγράφεται στη διακήρυξη, επί ποινή αποκλεισμού. Οι 
διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν εγγυητική 
επιστολή τραπέζης ή του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων ίση προς 2% του προϋπολογισμού χωρίς το 
Φ.Π.Α. δηλαδή 100.000 € X 2% = 2000 €, που θα απευ¬ 
θύνεται προς το Δήμο Κερκυραίων. 

Ενστάσεις κατά της διακήρυξης κατατίθενται εντός 
δέκα ημερών από την τελευταία δημοσίευση της περί¬ 
ληψης της διακήρυξης του διαγωνισμού. 
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ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 


Οι προσφορές βα υποβληθούν σε ειδικό έντυπο, που 
θα διατίθεται από τη Διεύθυνση Καθαριότητας του Δή¬ 
μου Κερκυραίων. 

Κέρκυρα, 10 Απριλίου 2007 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΚΟΤΣΗΣ 

-♦- 

(15) 

ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 

Αριθμ. 12902/11.4.2007 

Ανακοινώνουμε ότι ο ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ διενεργεί 
ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου για την 
εκτέλεση του έργου: «Φρεζάρισμα δρόμων Ηρακλείου 
και Δημοτικών Διαμερισμάτων», με το σύστημα προ¬ 
σφοράς «Επί μέρους ποσοστά έκπτωσης κατά ομάδες 
τιμών», σύμφωνα με το άρθρο 7 του π.δ. 609/1985, και 
το άρθρο 4 παράγραφος 4β του ν. 1418/1984. 

Η προϋπολογιζόμενη δαπάνη του έργου ανέρχεται 
συνολικά σε πεντακόσιες ενενήντα εννιά χιλιάδες πε¬ 
ντακόσια τρία ευρώ και είκοσι λεπτά (599.503,20 €) συ¬ 
μπεριλαμβανομένων των Γ.Ε. και Ο.Ε., των απροβλέπτων 
δαπανών, αναθεώρησης και Φ.Π.Α. 

Το προς δημοπράτηση έργο αφορά το φρεζάρισμα 
και διάστρωση ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας σε 
δρόμους του Δήμου Ηρακλείου. 

Ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των 
προσφορών στο διαγωνισμό ορίζεται η: 8.5.2007 ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. στα γραφεία του Δήμου Ηρα¬ 
κλείου, πεζόδρομος Ανδρόγεω 2, όροφος 2ος. 

Αν για οποιοδήποτε σοβαρό λόγο δεν διεξαχθεί η 
δημοπρασία την Τρίτη 8.5.2007, τότε θα διενεργηθεί 
σε νέα ημερομηνία που θα καθορίσει με πράξη της η 
Προϊσταμένη αρχή και η οποία θα γνωστοποιηθεί με 
Ραχ πέντε τουλάχιστον εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα 
ημερομηνία σε όσους έλαβαν τεύχη του διαγωνισμού 
(άρθρο 18 της διακήρυξης του έργου). 

Στη δημοπρασία για υποβολή προσφορών γίνονται 
δεκτές εργοληπτικές επιχειρήσεις εγγεγραμμένες στο 
ΜΕΕΠ κάτοχοι πτυχίου Πρώτη και άνω τάξης για έργα 
κατηγορίας Οδοποιίας. 

Η εγγύηση συμμετοχής θα απευθύνεται προς το Δήμο 
Ηρακλείου και ορίζεται σε 9.956,00 Ευρώ, με εγγυητική 
επιστολή αναγνωρισμένης Τράπεζας ή ΤΣΜΕΔΕ ή Γραμ- 
μάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Αποστολή της περίληψης της διακήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Κ. 
δεν απαιτείται. 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα τεύχη 
δημοπράτησης, μέχρι και την Πέμπτη 3 Μαΐου 2007 από τα 
γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών'Εργων του Δήμου Ηρακλεί¬ 
ου με την καταβολή ποσού δεκαπέντε ευρώ (15,00 €). 

Πληροφορίες όλες τις εργάσιμες ημέρες από 8.30 π.μ. 
έως 14.00 μ.μ. στα γραφεία της Δ/νσης Τεχνικών'Εργων 
του Δήμου Ηρακλείου που βρίσκονται στον πεζόδρομο 
Ανδρόγεω 2 - 4ος όροφος. 

Αρμόδια: Βαλύρη Δέσποινα τηλ. 2810399171 και 
2810399169. 

Ηράκλειο, 11 Απριλίου 2007 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών'Εργων 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΜΟΥΛΑΚΗΣ 


(16) 

ΝΟΜΟΣ ΑΡΤΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ 

Αριθμ. 4974 

Ο Δήμαρχος Αρχαίων, προκηρύσσει ανοιχτό διαγω¬ 
νισμό για την ανάθεση του έργου «Οδοποιία Δημοτι¬ 
κού Διαμερίσματος Κωστακιών», με προϋπολογισμό 
100.000,00 ΕΥΡΩ. Το έργο συντίθεται από τις ακόλου¬ 
θες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία οδοποιίας, με 
προϋπολογισμό 84.033,61 ΕΥΡΩ (δαπάνη εργασιών, ΓΕ 
και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

3. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα της υπηρεσίας Αυ¬ 
ξεντίου και Περιφεριακή οδός, μέχρι τις 3.5.2007. Η δια¬ 
κήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο 
από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ'. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2681081122, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 2681081154, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινωνία 
Σ. Μπριασούλη. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 8.5.2007, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10:00 π.μ., σύμφωνα με το νόμο 1418/1984 
«Δημόσια έργα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» τα 
εκτελεστικά του διατάγματα, το ν. 3263/2004 και το 
ν. 3316/2005. Το κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η 
χαμηλότερη τιμή και το σύστημα υποβολής προσφορών 
είναι με επιμέρους προσοστά έκπτωσης του άρθρου 7 
του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί α) ημεδαποί διαγω- 
νιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινοπραξία, εγγεγραμμένοι 
στο Μ.Ε.ΕΠ., που καλύπτουν τις κατηγορίες και τάξεις 
του έργου, ήτοι τάξεις Α1, Α2 και 1ης στην κατηγορία 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η 
κατάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 1.680,67 ΕΥΡΩ 
και ισχύ τουλάχιστον επτά (7) μηνών, μετά την ημέρα 
διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των 
προσφορών είναι έξι (6) μήνες. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από τη ΣΑΤΑ. Προκατα¬ 
βολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Δημαρχιακή Επιτροπή. 

Αρτα, 10 Απριλίου 2007 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΡΗΣΤΟΥΛΗΣ 

-♦- 

(17) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Προκειμένου ο Δήμος να προβεί στη διενέργεια πρό¬ 
χειρου διαγωνισμού για την ενοικίαση φορτηγού για 
τις μεταφορές υλικών και στα πλαίσια των Εαρινών 
Αθλητικών Εκδηλώσεων και των ΙΖ' Αλεξανδρείων της 
Δ/νσης Νεολαίας και Αθλητισμού - Τμήμα Αθλητισμού, 
προϋπολογισμού δαπάνης 8.000,00 € συμπεριλαμβα¬ 
νομένου του Φ.Π.Α., καλεί τους ενδιαφερομένους να 
καταθέσουν τις προσφορές τους στο τμήμα Προμηθειών 
του Δήμου Θεσσαλονίκης (Βενιζέλου 45, 3ος όροφος, 
γραφ. 332), στις 19.4.2007, ημέρα Πέμπτη, ώρα έναρξης 
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παραλαβής των προσφορών 09:00' π.μ. και ώρα λήξης 
09:15' π.μ. 

Η ανακοίνωση του πρακτικού των τεχνικών προσφο¬ 
ρών θα γίνει στις 26.4.2007 ώρα 09:00' π.μ., ενώ η απο¬ 
σφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει την 
επόμενη εργάσιμη μέρα, ίδια ώρα και μετά από τηλε¬ 
φωνική πρόσκληση. 

Τον προμηθευτή βαρύνουν ο Φ.Ε., η κράτηση 2% υπέρ 
Τ.Α.Δ.Κ.Υ., τα έξοδα δημοσίευσης και όλες όι νόμιμες 
κρατήσεις. 

Πληροφορίες θα δίνονται από τη Δ/νση Νεολαίας 
και Αθλητισμού - Τμήμα Αθλητισμού, Θεοφίλου 25 Άνω 
Πόλη, από την αρμόδιο υπάλληλο Γώγου Αγγελική, τηλ. 
2310 277-945, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αναβληθεί για οποι- 
οδήποτε αιτία ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του ορί¬ 
ζεται η επόμενη εργάσιμη ημέρα και ίδια ώρα. 

Θεσσαλονίκη, 11 Απριλίου 2007 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 

-♦- 

08 ) 

ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΛΑΣΙΩΝΟΣ 

Ο Δήμαρχος Λασιώνος διακηρύσσει ότι την 8 του 
μηνός Μαίου του έτους 2007 ημέρα Τρίτη και ώρα 10 
π.μ. (λήξη παράδοσης των προσφορών) στο Δημαρ¬ 
χείο Λασιώνος, θα διεξαχθεί με ανοιχτή Δημοπρασία 
με το σύστημα: προσφοράς με επιμέρους ποσοστών 
έκπτωσης κατά ομάδες ομοειδών εργασιών και έλεγχο 
ομαλότητας των προσφερομένων επί μέρους ποσοστών 
έκπτωσης, πάνω σε συμπληρωμένο έντυπο οικονομικής 
προσφοράς της υπηρεσίας σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 1418/1984 όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθη¬ 
κε και βελτιώθηκε με τους ν. 3263/2004, ν. 3212/2003, 
ν. 2940/2001, ν. 2372/1996, ν. 2338/1995, ν. 2229/1994, τις 
διατάξεις του π.δ. 334/2000, π.δ. 609/1985, π.δ. 210/1997, 
κ.α. όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν σήμερα για την 
κατασκευή του έργου με τίτλο: «Αγροτική οδοποιία Τα¬ 
βέρνα Κρυόβρυσης - Ζωοδότη Δήμου Λασιώνος». 

Ο κωδικός του έργου είναι: 2006ΣΕ28230018 και πρό¬ 
κειται για το υποέργο με τίτλο «Αγροτική οδοποιία Τα¬ 
βέρνα Κρυόβρυσης - Ζωοδότη Δήμου Λασιώνος». 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών, α) κατηγορία χωματουργικά, με προϋπολο¬ 
γισμό 117.407,64 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα) β) κατηγορία τεχνικά έργα, με προϋπο¬ 
λογισμό 8.408,11 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα) γ) κατηγορία οδοστρωσία, με προϋπο¬ 
λογισμό 128,095,37 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ κα 
απρόβλεπτα) δ) κατηγορία ααφαλτικά, με προϋπολο¬ 
γισμό 108.128,88 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και 
απρόβλεπτα) ε) κατηγορία σήμανση, με προϋπολογισμό 
7.190,33 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρόβλε¬ 
πτα). 

Ο προϋπολογισμός των δημοπρατούμενων εργασιών 
του έργου, με βάση τη μελέτη με αριθμό θεώρησης 
588/18.11.2005 της Τ.Υ.Δ.Κ. Ηλείας, ανέρχεται στο ποσό 
των 369.230,34 ΕΥΡΩ (χωρίς αναθεώρηση και Φ.Π.Α.) 
και στο ποσό των 450.000,00 ΕΥΡΩ (με αναθεώρηση 
και Φ.Π.Α.). 


Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση, να πα- 
ραλαμβάνουν τα συμβατικά τεύχη του διαγωνισμού (Δι¬ 
ακήρυξη, Συγγραφή Υποχρεώσεων κ.λπ.) από την έδρα 
του Δήμου Λασιώνος στο Πανόπουλο - Ηλείας, μέχρι 
τις 3.5.2007. 

Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκε¬ 
κριμένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου 
Β. 

Στο διαγωνισμό δικαιούνται να συμμετάσχουν: 

1. Μεμονωμένες εργοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
εφόσον ανήκουν στην 1η τάξη για έργα κατηγορίας 
ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ. 

β. Προερχόμενες από κράτη - μέλη της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) 
ή από κράτη που έχουν υπογράψει τη συμφωνία για τις 
Δημόσιες Συμβάσεις (Σ.Δ.Σ.) του Παγκόσμιου Οργανι¬ 
σμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), στα οποία τηρούνται επίσημοι 
κατάλογοι αναγνωρισμένων εργοληπτών, εφόσον είναι 
εγγεγραμμένες σε αυτούς και σε τάξη και κατηγορία 
αντίστοιχη με τις καλούμενες του Ελληνικού Μητρώου 
Μ.Ε.Ε.Π. 

γ. Προερχόμενες από ως ανωτέρω β' κράτη, στα οποία 
δεν τηρούνται επίσημοι κατάλογοι αναγνωρισμένων 
εργοληπτών, εφόσον αποδεικνύουν ότι έχουν εκτελέσει 
έργα παρόμοια με το δημοπρατούμενο, από ποιοτική 
και ποσοτική άποψη. 

2. Κοινοπραξίες Εργοληπτικών Επιχειρήσεων των πα¬ 
ραπάνω περιπτώσεων α, β και γ σε οποιονδήποτε συν¬ 
δυασμό μεταξύ τους, υπό τους όρους του άρθρου 2 παρ. 
7 του π.δ. 609/1985 (Κοινοπραξία στην ίδια κατηγορία) 
και υπό τον όρο ότι κάθε Εργοληπτική Επιχείρηση θα 
συμμετέχει στο κοινοπρακτικό σχήμα με ποσοστό όχι 
μικρότερο του 25% της καλούμενης κατηγορίας. 

3. 21.3 Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων για 
την κάλυψη των διαφόρων κατηγοριών των εργασιών 
του έργου υπό τους όρους της παρ. 3 του άρθρου 2 
του π.δ. 609/1985. Το ποσοστό συμμετοχής της κάθε 
επιχείρησης στο κοινοπρακτικό σχήμα προκύπτει από 
τον προϋπολογισμό της κατηγορίας για την οποία αυτή 
συμμετέχει και δεν είναι απαραίτητο να αναγράφεται. 
Κατηγορία εργασιών με ποσοστό κάτω του 10% του 
προϋπολογισμού του έργου (χωρίς αναθεώρηση και 
Φ.Π.Α.), εφόσον δεν καλείται στη δημοπρασία, αθροίζεται 
στον προϋπολογισμό της μεγαλύτερης κατηγορίας. 

4. Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη 1η του Μ.Ε.Ε.Π. για έργα κατηγο¬ 
ρίας ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 του 
άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει (αναβάθμιση 
ορίου λόγω κοινοπραξίας). 

5. Κάθε εργοληπτική επιχείρηση συμμετέχει, είτε με¬ 
μονωμένα, είτε ως μέλος ενός κοινοπρακτικού σχήμα¬ 
τος. Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι ισχύουσες διατά¬ 
ξεις για τη συμμετοχή εργοληπτικών επιχειρήσεων σε 
διαγωνισμούς για την κατασκευή ΔημοσίωνΈργων. 

Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ορίζεται σε 2% 
επί του προϋπολογισμού του έργου χωρίς τα κονδύλια 
της αναθεώρησης και του Φ.Π.Α. δηλαδή 7.385,00 ΕΥΡΩ 
και η σχετική εγγυητική επιστολή θα απευθύνεται προς 
το Δήμο Λασιώνος. Η ισχύς της θα είναι τουλάχιστον 210 
ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. 
Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι 180 ημέρες. 
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Οι εργολάβοι Δημοσίων έργων υποχρεούνται να προ¬ 
σκομίσουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, που 
προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις για τα δημόσια 
έργα καθώς και δελτίο φορολογικής ενημερότητας. 

Η προθεσμία περάτωσης του έργου είναι εκατόν 
ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες. 

Το έργο χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Αγροτική Ανάπτυξη - Ανασυγκρότηση της 
Υπαίθρου 2000-2006» με ποσοστό συγχρηματοδότησης 
80% από το Ε.Γ.Τ.Π.Ε.-Π. και 20% από Εθνική Δαπάνη 
(Αριθμός ΣΑΕ 2006ΣΕ28230018). 

Προκαταβολή δεν θα χορηγηθεί. 

Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
Δημαρχιακή Επιτροπή. 

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να πάρουν οι εν¬ 
διαφερόμενοι από το Δήμο Λασιώνος, αρμόδιος υπάλλη¬ 
λος Καρράς Χρήστος (τηλ.: 2624061882 Φαξ: 2624061881) 
και την Τ.Υ.Δ.Κ. Νικόλαος Γαλάνης (τηλ.: 2621022492 Φαξ: 
2621022492), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. 

Πανόπουλο, 10 Απριλίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΝΤΩΝΗΣ 
-♦- 

(19) 

ΝΟΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ 

Αριθμ. ΤΎ. 745 

Ο Δήμαρχος Κερκυραίων προκηρύσσει ανοικτό διαγωνι¬ 
σμό για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΙΡΙ- 
ΑΚΩΝ ΜΕΤΩΠΩΝ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΕΒΡΑΪΚΗΣ" ΠΑΛΗΑΣ ΠΟΛΗΣ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ» προϋπολογισμού 325.000,00 € (ΜΕ Φ.Π.Α.). 

Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες 
εργασιών: 

Κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ με προϋπολογισμό 
269.970,79 € (δαπάνη εργασιών, ΓΕ και ΟΕ και απρό¬ 
βλεπτα). 

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή 
Υποχρεώσεων κ.λπ.) από το Γ ραφείο Παληάς Πόλης 
του Δήμου Κερκυραίων, Λεωφόρος Αλεξάνδρας 6α, από 
τη Γραμματεία (τηλ. 26610424601), κατά τις εργάσιμες 
ημέρες και ώρες και μέχρι δύο (2) εργάσιμες ημέρες 
πριν από την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας 
(χωρίς να προσμετράται η ημέρα του διαγωνισμού). Η 
διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκρι¬ 
μένο από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Γ. 

2. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 8 Μα'ίου, ημέρα 
Τρίτη και ώρα 10.00 π.μ. και το σύστημα υποβολής προ¬ 
σφορών είναι ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΠΟΣΟΣΤΑ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΚΑΤΑ 
ΟΜΑΔΕΣ ΤΙΜΩΝ κατά το άρθρο 7 του π.δ. 609/1985. 

Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί: 

α) Ημεδαποί διαγωνιζόμενοι, μεμονωμένοι ή σε κοινο¬ 
πραξία, εγγεγραμμένοι οτο Μ.Ε.ΕΠ, που καλύπτουν τις 
κατηγορίες και τάξεις του έργου, ήτοι τάξη Α2 στην 
κατηγορία ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, ή και κοινοπραξίες αυτών. 

β) Κοινοπραξίες εργοληπτικών επιχειρήσεων εγγε¬ 
γραμμένων στην τάξη Α2 του ΜΕΕΠ για έργα κατηγο¬ 
ρίας ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ, με τις προϋποθέσεις της παρ. 42 
του άρθρου 16 του ν. 1418/1984, όπως ισχύει. 

γ) Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργο πα¬ 
ρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά) με το δημοπρατούμενο. 


3. Για τη συμμετοχή οτο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 5.399,42 ΕΥΡΩ θα 
απευθύνεται είτε στην υπηρεσία που διεξάγει το διαγω¬ 
νισμό, είτε στο φορέα κατασκευής, είτε στον κύριο του 
έργου και σε περίπτωση διαγωνιζόμενης κοινοπραξίας 
πρέπει να είναι κοινές υπέρ όλων των μελών της, και 
κατατίθεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρ/κών και 
Δανείων ή εγγυητική επιστολή αναγνωρισμένης Τράπε¬ 
ζας ή του ΤΣΜΕΔΕ και ισχύ τουλάχιστον ΕΚΑΤΟ (100) 
ημερών, μετά την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού. Ο 
χρόνος ισχύος των προσφορών είναι ΕΞΙ (6) ΜΗΝΕΣ. 

4. Το έργο χρηματοδοτείται από το Γ' Π.Ε.Π. Ιονίων Νή¬ 
σων με Κ. ΣΑΕΠ: 2006ΕΠ02230109 (80% χρηματοδότηση 
Ε.Τ.Π.Α., 20% χρηματοδότηση από Εθνικούς πόρους), με 
σχετική πίστωση στον προϋπολογισμό του έτους 2006, 
325.000,00 ΕΥΡΩ στον Κ.Α. 30.7311.010. 

Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

5. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Κερκυραίων. 

6. Η προθεσμία περαίωσης του έργου ορίζεται συνο¬ 
λικά σε ΔΩΔΕΚΑ (12) ημερολογιακούς μήνες από την 
υπογραφή της σύμβασης. 

Κέρκυρα, 10 Απριλίου 2007 

Ο Δήμαρχος 
ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΙΚΑΛΕΦ 

-♦- 

( 20 ) 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 
ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

Αριθμ. 2453 

1. Η Δήμαρχος Στυλίδας, προκηρύσσει δημόσιο ανοιχτό 
διαγωνισμό για την ανάθεση του έργου με τίτλο «ΑΞΙ¬ 
ΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΝΤΑΜΑΡΙ - ΚΑΤΑ¬ 
ΣΚΕΥΗ ΔΕΞΑΜΕΝΗΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 
ΜΕ ΤΟ ΥΠΑΡΧΟΝ ΔΙΚΤΥΟ ΥΔΡΕΥΣΗΣ», με προϋπολογισμό 
735.894,81 Ευρώ (με αναθεώρηση και Φ.Π.Α.). Το έργο 
συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: 

α) Κατηγορία ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ η ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙ- 
ΚΑ, με προϋπολογισμό 598.399,00 (δαπάνη εργασιών, 
ΓΕ και ΟΕ και απρόβλεπτα). 

2. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να παραλάβουν τα συμ¬ 
βατικά τεύχη του διαγωνισμού (Διακήρυξη, Συγγραφή Υπο¬ 
χρεώσεων κλπ.) από την έδρα της Τεχνικής υπηρεσίας του 
Δήμου Στυλίδας Ελ. Βενιζέλου 31 Στυλίδα, μέχρι τις 10 ΜΑΪ- 
ΟΥ 2007 ημέρα Πέμπτη και σε εργάσιμες ημέρες και ώρες. 
Η διακήρυξη του έργου έχει συνταχθεί κατά το εγκεκριμένο 
από τον υπουργό ΠΕΧΩΔΕ υπόδειγμα τύπου Β. 

Πληροφορίες στο τηλέφωνο 2238022528, ΡΑΧ επικοι¬ 
νωνίας 2238029027, αρμόδιος υπάλληλος για επικοινω¬ 
νία ΚΑΥΚΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ. 

3. Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στις 15 ΜΑΪΟΥ 2007 
ημέρα ΤΡΙΤΗ και ώρα 10:00 π.μ. και το σύστημα υποβολής 
προσφορών είναι το σύστημα των επιμέρους ποσοστών 
έκπτωσης κατά ομάδες τιμών σε συμπληρωμένο τιμο¬ 
λόγιο ομαδοποιημένων τιμών της υπηρεσίας με έλεγχο 
ομαλότητας των επι μέρους ποσοστών έκπτωσης του 
άρθρου 4 παράγραφος του ν. 1418/1984 και του άρθρου 
7 του π.δ. 609/1985. 

4. Στο διαγωνισμό γίνονται δεκτές Μεμονωμένες ερ¬ 
γοληπτικές επιχειρήσεις: 

α. Εγγεγραμμένες στο Μητρώο Εργοληπτικών Επι¬ 
χειρήσεων που τηρείται στη Γ.Γ.Δ.Ε. του Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., 
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εφόσον ανήκουν στην 1η, 2η 3η τάξη για έργα κατηγο¬ 
ρίας ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ ή ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ σύμφωνα 
με την υπ’ αριθμ. Δ17α/04/50/Φ.Ν 430/2.10.2001 απόφαση 
ΥΠΕΧΩΔΕ (ΦΕΚ Β' 1314/11.10.2001). 

β. Αλλοδαποί διαγωνιζόμενοι που αποδεικνύουν ότι 
κατά την τελευταία πενταετία, έχουν εκτελέσει έργα 
παρόμοια (ποιοτικά και ποσοτικά με τα προηγούμενα). 

5. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται η κα¬ 
τάθεση εγγυητικής επιστολής ύψους 11.967,98 ΕΥΡΩ και 
ισχύ τουλάχιστον 100 ημερών, μετά την ημέρα διεξαγω¬ 
γής του διαγωνισμού. Ο χρόνος ισχύος των προσφορών 
είναι έξι μήνες τουλάχιστο από την ημερομηνία υποβο¬ 
λής των προσφορών. 

6. Το έργο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα ΘΗ¬ 
ΣΕΑΣ. Προκαταβολή δε θα χορηγηθεί. 

7. Το αποτέλεσμα της δημοπρασίας θα εγκριθεί από 
τη Δημαρχιακή Επιτροπή του Δήμου Στυλίδας. 

Στυλίδα, 4 Απριλίου 2007 

Η Δήμαρχος 

ΑΛΕΚΑ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΥ-ΣΧΟΡΕΤΣΑΝΙΤΗ 

-♦- 

( 21 ) 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

Αριθμ. 31686 

Προκειμένου ο Δήμος Θεσσαλονίκης να προβεί στη 
διενέργεια πρόχειρου διαγωνισμού για την προμήθεια 


υλικών βαφής κάδων για τις ανάγκες της Δ/νσης Κα¬ 
θαριότητας προϋπολογισμού 26.000,00 € συμπεριλαμ¬ 
βανομένου και του ΦΠΑ σε χρέωση του λογαριασμού 
μας καλεί τους ενδιαφερομένους να καταθέσουν τις 
προσφορές τους στο Τμήμα Προμηθειών του Δήμου 
Θεσσαλονίκης (Βενιζέλου 45, 3ος όροφος, γραφ. 332). 

Την 20.4.2007 ημέρα Παρασκευή και ώρα 9:30 π.μ. 
έναρξης παραλαβής προσφορών και ώρα λήξης 9:45 
π.μ. 

Η ανακοίνωση του πρακτικού δικαιολογητικών και τε¬ 
χνικών προσφορών θα γίνει στις 26.4.2007 ημέρα Πέμτπη 
ώρα 9:30 π.μ. 

Η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών θα γίνει 
στις 30.4.2007 ημέρα Δευτέρα και ώρα 9:30 π.μ. 

Τον προμηθευτή βαρύνουν ο Φ.Ε., η κράτηση 2% υπέρ 
ΤΑΔΚΥ και όλες οι νόμιμες κρατήσεις. 

Αντίγραφα της διακήρυξης θα δίνονται από τη Δ/νση 
Καθαριότητας, Θεοχάρη Καλκατζίκο, τηλ.: 2310494558 
ή Κων/νο Πετρίδη τηλ. 2310494567 κατά τις εργάσιμες 
μέρες και ώρες. 

Σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αναβληθεί για οποι- 
οδήποτε αιτία ως νέα ημερομηνία διεξαγωγής του ορί¬ 
ζεται η 23.4.2007 και ώρα 10:00 π.μ. - 10:15 π.μ. 

Θεσσαλονίκη, 3 Απριλίου 2007 

Ο Δήμαρχος κ.α.α. 

Ο Αντιδήμαρχος 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΕΡΟΓΙΑΝΝΗΣ 
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ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ ΠΩΛΗΣΗΣ Φ.Ε.Κ. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - Βασ. Όλγας 227 

23104 23956 

ΛΑΡΙΣΑ - Διοικητήριο 

2410 597449 

ΠΕΙΡΑΙΑΣ - Ευριπίδου 63 

210 4135228 

ΚΕΡΚΥΡΑ - Σαμαρά 13 

26610 89122 

ΠΑΤΡΑ - Κορίνθου 327 

2610 638109 

ΗΡΑΚΛΕΙΟ - Πεδιάδος 2 

2810 300781 

ΙΩΑΝΝΙΝΑ - Διοικητήριο 

26510 87215 

ΜΥΤΙΛΗΝΗ - Πλ. Κωνσταντινουπόλεως 1 

22510 46654 

ΚΟΜΟΤΗΝΗ - Δημοκρατίας 1 

25310 22858 




ΤΙΜΗ ΠΩΛΗΣΗΣ ΦΥΛΛΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 


Σε έντυπη υοοιρή 

• Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 μέχρι 16 σελίδες σε 1 €, προσαυξανόμενη κατά 0,20 € για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. 

• Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 € ανά σελίδα. 

Σε υοριρή ΡΥΡ/ΌΡ 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α.Α.Π. 

110 € 

30 € 

- 

Ε.Β.Ι. 

100 € 

- 

- 

Α.Ε.Δ. 

5 € 

- 

- 

Δ.Δ.Σ. 

200 € 

- 

20 € 

Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 

- 

- 

100 € 


Τεύχος 

Ετήσια έκδοση 

Τριμηνιαία έκδοση 

Μηνιαία έκδοση 

Α' 

150 € 

40 € 

15 € 

Β' 

300 € 

80 € 

30 € 

Γ' 

50 € 

- 

- 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

50 € 

- 

- 

Δ' 

110 € 

30 € 

- 


• Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή σά-Γοπι από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 € προσαυξανόμενη κατά 1 ί ανά 50 σελίδες. 

• Η τιμή πώλησης σε μορφή οό-ΓΟίπ/όνό, δημοσιευμάτων μιας εταιρείας στο τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. σε 5 € ανά έτος. 

ΠΑΡΑΓΓΕΛΙΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ Φ.Ε.Κ.; Τηλεφωνικά: 210 4071010 ■ ίαχ: 210 4071010 - ίηΙθΓΠθΙ: ΗΙίρι/Μνννν.βΙ.ςι· 


ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ Φ.Ε.Κ. 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Ψηφιακή Μορφή 

Α.Ε.Δ. 

10 € 

Δωρεάν 

Α.Ε. - Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ. 

2.250 € 

645 € 

Δ.Δ.Σ. 

225 € 

95 € 

Α.Σ.Ε.Π. 

70€ 

Δωρεάν 

Ο.Π.Κ. 

- 

Δωρεάν 

Α'+ Β'+ Δ' + Α.Α.Π. 

- 

450 € 


Τεύχος 

Έντυπη μορφή 

Ψηφιακή Μορφή 

Α' 

225 € 

190 € 

Β' 

320 € 

225 € 

Γ' 

65 € 

Δωρεάν 

Υ.Ο.Δ.Δ. 

65 € 

Δωρεάν 

Δ' 

160 € 

80 € 

Α.Α.Π. 

160 € 

80 € 

Ε.Β.Ι. 

65 € 

33 € 


* Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70 €, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. 

* Για την παροχή πρόσβασης μέσω διαδικτύου σε Φ.Ε.Κ. προηγουμένων ετών και συγκεκριμένα στα τεύχη: α) Α, Β, Δ, Α.Α.Π., Ε.Β.Ι. και Δ.Δ.Σ, η τιμή προσαυξάνεται, 
πέραν του ποσού της ετήσιας συνδρομής του 2007, κατά 40 € ανά έτος και ανά τεύχος και β) για το τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ, κατά 60 € ανά έτος παλαιότητας. 

* Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/28.2.2005 2η Υπηρεσία 
Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, 
Τ.Κ. 104 32 Αθήνα). 

* Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. 

* Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεο¬ 
πτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά Όργανα και οι τριτοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα 
τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα). 

* Το ποσό υπέρ Τ.Α.Π.Ε.Τ. [5% επί του ποσού συνδρομής (τρέχον έτος + παλαιότητα)], καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκπτωση. 

* Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. 


Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρούνται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: 210 5279000. 

Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: Μάρνη 8 τηλ.: 210 8220885,210 8222924, 210 5279050. 

Οι πολίτες έχουν τη δυνατότητα ελεύθερης ανάγνωσης των δημοσιευμάτων που καταχωρούνται σε όλα τα τεύχη της Εφημερίδας της 
Κυβερνήσεως πλην εκείνων που καταχωρούνται στο τεύχος Α.Ε.-Ε.Π.Ε και Γ.Ε.ΜΗ, από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (νννννν.ΘΙ. 91 ·). 


Οι υπηρεσίες εξυπηρέτησης πολιτών λειτουργούν καθημερινά από 08:00 μέχρι 13:00 



ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ 104 32 * ΤΗΛ. 210 52 79 000 * ΡΑΧ 210 52 21 004 
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κιΐΐρ://νννννν·£ΐ.αι~ - ?-πΐ3ίΙ: ννβί)Γτΐ35ΐ£π5)£ΐ·αΓ 














